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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE TOSCANA 
ORDINANZA 1° settembre 2000. 


Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province 
di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi 
straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 436: «Rio Gasperini - 
Realizzazione briglie, diversivo, risagomatura di tratti a cielo aperto». Ente attuato- 
re: Comune di Camaiore. Perizia di variante e suppletiva. Importo L. 2.187.826.749 
(euro 1.129.918,22). Presa d’atto. (Ordinanza n. G/927). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01/10/98, 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 
28.09.1998 e 01.10.1998; 


VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il 
suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari 
per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile 
prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e 
rimodulato; 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2880 del 13/11/98 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 
2853/98 la Regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale 
di 24 miliardi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/533 del 04.12.1998 con la 
quale è stato approvato il Primo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso d'atto con nota del 25.01.1999; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28.04.1999 con la 
quale è stato approvato il Secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999; 
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VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 del 11.01.2000 con la 
quale è stato approvato il Terzo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota pervenuta il 06.03.2000; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/886 del 13.06.2000 con la 
quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi di cui alle 
ordinanze D.P.C. n. 2853 del 01.10.1998 e n. 2880 del 13.10.1998 ; 

RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi 


specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 
G/550 del 28.01.1999; 


VISTO in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai 
sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 
collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
G/550; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/560 del 09.02.1999 relativa a “Disposizioni 
per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano”; 


RICHIAMATA l'ordinanza n.G/720 del 25/08/99 con il quale si è preso atto del 
progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 1.780.000.000 

; (unmiliardosettecentoottantamilioni) (Euro 919.293,29) e che a seguito 
dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato 
rimodulato per L. 1.746.222.759 (unmiliardosettecentoquarantaseimilioniduecento 
ventiduemila759) (Euro 901.848,80); 


PRESO ATTO che nella Prima Rimodulazione del Piano di cui all'ordinanza 
commissariale 06/886 del 13.06.2000 l'importo del finanziamento relativo 
all'intervento n. 436 è stato integrato di ulteriori L. 441.603.990 
(quattrocentoquarantunomilioniseicentotremila990) (Euro 228.069) di cui L. 
392.343.802 (trecentonovantaduemilionitrecentoquarantatremila802) (Euro 
202.628,67) a carico del Piano e L. 49.260.188 (quarantanovemilioniduecentoses 
santamila188) (Euro 25.440,77) a carico dell'ente attuatore per complessive L. 
2.187.826.749 (duemiliardicentoottantasettemilioniottocentoventiseimilasettecento 
quarantanove) (Euro 1.129.918,22); 


VISTO che in data 21.08.2000 con nota n. 31758 di prot. il Comune di Camaiore - 
ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa 
all'intervento n. 436, per complessive L. 2.187.826.749 
(duemiliardicentoottantasettemilioniottocentoventiseimilasettecentoquarantanove) 

(Euro 1.129.918,22); 
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PRESO ATTO come risulta dalla Comunicazione C del 21.08.2000 n. 31758 di 
prot. trasmessa dall'Ente Attuatore, che il quadro economico del suddetto 
progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare 
approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; 


PRESO ATTO che il presente intervento non sono state adottate specificate 
direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98; 


ORDINA 


1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 436: 
“Rio Gasperini - Realizzazione briglie, diversivo, risagomatura di tratti a cielo 
aperto” di cui ente attuatore è il Comune di Camaiore per l'importo L. 
2.187.826.749 (duemiliardicentoottantasetteottocentoventiseimilasettecento 
quarantanove) (Euro 1.129.918,22) approvata con Delibera di Giunta 
Municipale n. 240 del 17.08.2000; 


2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla 
cquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento; 


3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche 
©. specificate nelle premesse; 


4. Di trasmettere al Dipartimento della Protezione civile e all'ente attuatore la 
presente ordinanza; 


5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 18 del 15.0.1996. 


Firenze, 1° settembre 2000 


Il vice commissario: FRANCI 


00A15378 
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ORDINANZA 8 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Adempimenti amministrativi 
relativi al passaggio di proprietà della motonave «Palombara». (Ordinanza n. F/928). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 226 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


CONSIDERATO che con ordinanza n F/879 del 31.05.00 è stato affidato alla 
Agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano la regolarizzazione della 
documentazione di circolazione relativa ai natanti operanti in laguna comprensiva 
di controllo delle carte di circolazione dei mezzi, passaggi di proprietà non ancora 


Lio 
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effettuati, regolarizzazione delle revisioni periodiche degli organi competenti, 
adeguamento alle normative vigenti in materia di navigazione e tutto ciò che si 
renda necessario nel corso di questa gestione commissariale, il controllo degli 
adempimenti sui natanti di proprietà commissariale; 


VISTO che in esecuzione a tale incarico l'Agenzia Palombo ha provveduto a far 
eseguire il passaggio di proprietà di una motonave “Palombara” le cui spese sono 
quantificate in complessive L. 2.020.000 (duemilioniventimila) (Euro 1048,60) di 
cui L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) (Euro 882,48) per spese notarili è L. 
320.000 (trecentoventimila) (Euro 166,11) per spese di trascrizione per bolli, carte 
bollate e versamenti delle CC.GG, come indicato nella nota inviata da detta 
Agenzia e agli atti dell'Ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di prendere atto che le spese relative alla regolarizzazione del passaggio di 
proprietà del rimorchiatore "Palombara" sono di complessive L. 2.020.000 
(duemilioniventimila) (Euro 1048,60) di cui L. 1.700.000 
(unmilionesettecentomila) (Euro 882,48) per spese notarili e L. 320.000 
(trecentoventimila) (Euro 166,11) per spese di trascrizione per bolli, carte 
bollate e versamenti delle CC.GG, come risulta dalla nota inviata dalla Agenzia 
Palombo agli atti dell'Ufficio; 


2. di imputare le spese di cui ai precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n. 2975/99; 


3. di incaricare la Prefettura di Grosseto della liquidazione del predetto importo a 
favore della Agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano (GR) su 
presentazione della fattura adeguatamente vistata; 

4. di comunicare la presente ordinanza alla Agenzia Palombo di Porto S. Stefano 


e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 
pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 8 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15379 


NIE, | en 
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ORDINANZA 8 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi al completamen- 
to per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone Fonteblanda. 
Impianto depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Approvazione perizia 
suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. F/929). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi -dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


— 12—- 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. 40 del 11/05/1995 con la quale viene affidato 
l'incarico professionale al Dott. Ing. Liciano Lotti per attività di assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna e con l'ordinanza n. 
94 del 29/12/1995 viene incaricato anche per la D. L. e contabilità; 


VISTA l'ordinanza commissariale n F/700 del 19.07.1999 con cui è stata approvata 
la perizia redatta dall'Ing. Liciano, Lotti avente per oggetto “Progetto di 
completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone - 
Fonteblanda. Impianto di depurazione di Albinia in Comune di Orbetello” e con cui 
sono stati affidati i lavori alla ditta S.1.C.I.E.T di Albinia per un importo complessivo, 
a seguito di ribasso del 4,166%, di L. 345.000.000 (trecentoquarantacinquemilioni); 


CONSIDERATO che è necessario realizzare alcune opere non previste e 
imprevedibili nel progetto originario che consentiranno di procedere all'immediato 
utilizzo del collettore in pressione dalla stazione di sollevamento ST01 fino alla 
stazione di sollevamento ST03 ubicata nell'area del depuratore di Fonteblanda; 


CONSIDERATO inoltre che le sopraccitate opere consentiranno di eliminare lo 
scarico diretto nelle acque del Porto di Talamone delle fognature nere della 
frazione; 


VISTA la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta dall'Ing. 
Liciano Lotti che, composta da una relazione, da un computo metrico estimativo di 
progetto originario, da un computo metrico estimativo di perizia, da un quadro di 
raffronto, da un quadro economico di spesa e 4 tavole è allegata alla presente 
ordinanza sotto la lettera “A" quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 480.000.000 
(quattrocentoottantamilioni) (Euro 249173,31) di cui L. 389.086.040 
(trecentottantanovemilioniottantaseimilaquaranta) (euro 201978.87) per lavori al 
netto del ribasso d'asta e Ly 90.913.960 
(novantamilioninovecentotredicimilanovecentosessanta) (euro 47194,44) per 
somme a disposizione il tutto come meglio specificato nel quadro economico di 
raffronto sintetico allegato sotto la lettera “B" alla presente ordinanza quale parte 
integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che il nuovo quadro economico della perizia suppletiva e di variata 
distribuzione di spesa prevede un maggiore onere a carico dell'amministrazione 
per un importo di L. 15.000.000 (quindicimilioni) (Euro 7786,66); 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica, agli atti dell'ufficio, espresso dall'Ing. 


Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello; 
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VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che, sottoscritto 
dalle parti, è allegato sotto la lettera “C" alla presente ordinanza a formarne parte 
integrate e sostanziale; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC 3037/2000; 


ORDINA 


—ì 


: di approvare la perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per i lavori di 
completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone- 
Fonteblanda, redatta dall'ing. Liciano Lotti, che composta da una relazione, da 

‘ un computo metrico estimativo di progetto originario, da un computo metrico 

estimativo di perizia, da un quadro di raffronto, da un quadro economico di 

spesa e 4 tavole è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale 

parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 
480.000.000  (quattrocentoottantamilioni) (Euro 249173,31) di cui L. 
389.086.040 (trecentottantanovemilioniottantaseimilaquaranta) (Euro 
201978.87) per lavori e L. 90.913.960 (novantamilioninovecentotredicimilano- 
vecentosessanta) (Euro 47194,44) per somme a disposizione il tutto come 
meglio specificato nel quadro economico di raffronto sintetico posto in allegato 
al presente sotto la lettera “B"; 


3. di imputare i maggiori oneri di L. 15.000.000 (quindicimilioni) (Euro 7786,66) 
‘risultanti dal predetto quadro economico ai fondi di cui all'ordinanza DPC 
2975/99; 


4. di approvare lo schema di atto di sottomissione che sottoscritto dalla parti è 
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “C"; 


5. di trasmettere la presente Ordinanza alla S.1.C..E.T. S.r.l., all’Ing. Lotti e alla 
Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne 
la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 8 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15380 
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ORDINANZA 8 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di somma urgenza per 
il ripristino di un tratto dell’argine del canale navigabile in località Neghelli. Appro- 
vazione del certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/930). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al Completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA inoltre la nota inviata dall'ufficio del Genio Civile di Grosseto con cui si 
individua nel Geom. Fabrizio Rubegni il tecnico disponibile ad effettuare la 
progettazione in oggetto presso l'ufficio del Commissario della Laguna di Orbetello; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/853 del 04.05.2000 con cui è stato 
approvato il verbale di somma urgenza, approvata la relativa perizia per il 
“Ripristino di un tratto dell'argine del canale navigabile in loc. Neghelli” e sono stati 
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affidati i lavori alla Ditta Laurenti Marino di Grosseto per un importo netto di L. 
115.430.425 oltre I.V.A. al 20%; 


VISTO il processo verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge redatto in 
data 11.04.00 dal Geom. Fabrizio Rubegni in qualità di direttore dei lavori e 
sottoscritto dalle parti; 


VISTO il contratto tra il Commissario Delegato per il Risanamento Ambientale della 
Laguna di Orbetello e la Ditta Laurenti Marino sottoscritto dalle parti in data 
24.05.00; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 10.05.00 e quindi in tempo utile 
contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori 
redatto dal D.L. in data 10.05.00; i 


CONSIDERATO che l'ammontare dei lavori, contabilizzato al netto del conto finale 
confermato in L. 115.339.730 è inferiore alle somme autorizzate e che con lo Stato 
Finale redatto il 09.06.00, agli atti dell'ufficio, il commissario ha liquidato alla 
Laurenti Marino un importo di i 108.990.000 
(centoottomilioninovecentonovantamila) (Euro 56577,91) e che pertanto rimane un 
credito netto di L. 6.349.730 (seimilionitrecentoquarantanovemilasettecentotrenta) 
(Euro 3296,21) oltre IVA al 20% a favore della ditta; 


VISTA la contabilità finale, agli atti dell'ufficio, che contiene i documenti contabili 
dei lavori, redatta dal Geom. Fabrizio Rubegni in qualità di direttore dei lavori; 


VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 16.08.00 dal 
Geom. Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario in qualità di Direttore dei 
lavori, agli atti dell'ufficio, firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, da cui 
risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, 
secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 110.499 (centodiecimilaquattrocentonovantanove) 
(Euro 57,36) di cui L. 90.695 relativa ai lavori a base d'asta e L. 19.629 relativa alla 
somme a disposizione dell'amministrazione; 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 


VISTA la dichiarazione del Direttore dei Lavori che tiene luogo agli Avvisi ad 
Opponendum e che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla 
esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore di terzi da parte 
dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di 
regolare esecuzione senza riserve; 


RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla 
Ditta Laurenti Marino per l'importo complessivo di L. 6.349.730 
(seimilionitrecentoquarantanovemilasettecentotrenta) (Euro 3296,21) oltre IVA al 
20%; 
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RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2975/99 e confermate 
dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la contabilità finale redatta dal Geom Fabrizio Rubegni dell'Ufficio 
del Commissario in qualità di direttore dei lavori; 


2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16.08.00 dal 
Geom. Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario in qualità di direttore dei 
lavori, relativo ai lavori di somma urgenza per il “Ripristino di un tratto 
dell'argine del canale navigabile in loc. Neghelli”; 


3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare l'importo a saldo pari a L. 
6.349.730 (seimilionitrecentoquarantanovemilasettecentotrenta) (Euro 3296,21) 
oltre IVA al 20% indicato nel certificato di regolare esecuzione; 


4. di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è 
acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario con sede in Grosseto; 


5. di prendere atto che la somma di L 110.499 (centodiecimilaquattrocentonovan- 
tanove) (Euro 57,36) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino di Grosseto e 


alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 


disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Firenze, 8 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15381 
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ORDINANZA 19 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di costruzione della re- 
te fognaria di collegamento tra l’impianto di depurazione esistente in località «Quat- 
tro strade» e la rete fognaria esistente in Orbetello Scalo; della rete fognaria a servi- 
zio della zona in località «Porto» di Orbetello; della rete fognaria a servizio delle abi- 
tazioni di proprietà comunale di via Gelli, quartiere Neghelli. Perizia suppletiva e di 
assestamento finale. (Ordinanza n. F/931). 


IL VICE COMMISSARIO . 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni). 


VISTA l'ordinanza del-Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5: della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 
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VISTA l'ordinanza prot. n. 745/54 con cui la precedente gestione commissariale del 
08.11.1995 ha affidato all'ing. Lucio Niccolai di Manciano (GR) l'incarico 
professionale per la progettazione, direzione e contabilità ed assistenza al collaudo 
dei lavori in oggetto; 


CONSIDERATO che con ordinanza prot. n°923 del 28.12.1995 e successivo 
contratto n°105 del 05.02.1996 i lavori per la costruzione delle suddette reti fognarie 
sono stati affidati alla ditta Bevilotti Vezio di Grosseto, per un importo complessivo di 
L. 418.728.000 di cui L. 323.980 per lavori a base d'asta e L. 94.748.000 per somme 
a disposizione; 


RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale con cui il Comune di Orbetello 
stabilisce che, all'atto della presa in consegna, il Commissario Delegato per 
l'emergenza Ambientale della Laguna di Orbetello dovrà consegnare al comune tutti 
gli atti progettuali, certificazioni di conformità ed ogni altro documento necessario ad 
individuare le opere realizzate ai fini di una corretta manutenzione e gestione delle 
medesime. 


VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data dall'Ing. Lucio Niccolai in 
qualità di Direttore dei lavori e progettista per un importo complessivo di L. 
435.825.973 che, costituita da una relazione illustrativa e da un quadro comparativo 
di confronto è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A" quale parte 
integrante e sostanziale; 


VISTA in particolare la relazione tecnica da cui emergono le motivazioni che hanno 
richiesto la redazione della perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto; 


VISTO il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 


435.825.973 (quattrocentotrentacinquemilioniottocentoventicinquemila- 
novecentosettantatre) di cui Li 338.475.535 
(trecentotrentottomilioniquattrocentosettantacinquemilacinquecentotrentacinque) per 
lavori a base d'asta e L. 97.350.438 
(novantacinquemilionitrecentocinquantamilaguattrocentotrentotto) (per somme a 
disposizione; 


RITENUTO pertanto di approvare la perizia in oggetto; 
VERIFICATO che la sopraccitata perizia di assestamento comporta maggiori oneri a 
carico del commissario delegato di Lit. 17.097.973  (diciassettemilioni 
novantasettemilanovecentosettantatre) (euro 8875,74); 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Genio Civile di Grosseto in 
data 25.01.00 agli atti dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 
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ORDINA 


1. di approvare la perizia di assestamento finale redatta dall'Ing. Lucio Niccolai 
avente ad oggetto i “lavori di costruzione della rete fognaria di collegamento tra 
l'impianto di depurazione esistente in loc. “Quattro strade" e la rete fognaria 
esistente in Orbetello Scalo; della rete fognaria a servizio della zona in Loc. 
“Porto” di Orbetello; della rete fognaria a servizio delle abitazioni di proprietà 
comunale di via Gelli, quartiere Neghelli. 


2. di approvare il nuovo quadro economico di spesa per un importo di L. 
435.825.973 (quattrocentotrentacinquemilioniottocentoventicinquemila- 
novecentosettantatre) (Euro = 225085,33) di cui L. 338.475.535 
(trecentotrentottomilioniquattrocentosettancinquemilacinquecentotrentacinque) 
(Euro 174808,03) per lavori -a - base d'asta e L. 97.350.438 
(novantasettemilionitrecentocinguantamilaquattrocentotrentotto) (euro 
50277,30) per somme a disposizione; 


3. di imputare i maggiori oneri a carico del Commissario delegato per un. importo 
di L. 17.097.973 (Euro 8830,37) ai fondi di cui all'ordinanza DPC 2975/99; 


4. di trasmettere la presente Ordinanza alla ditta Bevilotti Vezio, all'Ing. Lucio 


Niccolai, all'Ing. Linetti, al Comune di Orbetello-e alla Prefettura di Grosseto per 


gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul 
BURT. 


Firenze, 19 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI. 


00A15382 
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ORDINANZA 22 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Smaltimento delle alghe stoc- 
cate presso il sito di stoccaggio provvisorio in località Patanella, presso la discarica 
della società Huntsman Tioxide Europe del Casone di Scarlino. (Ordinanza n. F/932). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere .e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATE l'ordinanza n. F/692 del 13.07.00 con cui è stata approvato il 
progetto per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle 
biomasse algali raccolte in laguna e l'ordinanza n. F/880 del 31.05.00 con cui ne 


è stata autorizzata l'utilizzazione per il deposito delle alghe in deroga al D. 
lgs.22/1997; 
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PRESO ATTO che sulla base di un accordo di programma in conformità 
all'accordo tipo approvato con deliberazione Giunta regionale n. 140 del 
14/2/2000, siglato dall’Amministrazione provinciale di Grosseto, l'A.R.P.A.T. e la 
Soc. Huntsman Tioxide Europe s.r.l sono state definite le condizioni per il riutilizzo 
dei così detti gessi rossi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti provenienti 
dal ciclo di produzione del biossido di titanio, 


PRESO ALTRESÌ ATTO che tale riutilizzo è subordinato alla procedura di 
rinaturalizzazione dei gessi medesimi con varie sostanze organiche, paglie, torba, 
ammendanti e attivatori biologici 


CONSIDERATA la disponibilità della Huntsman Tioxide Europe di verificare il 
possibile utilizzo delle alghe raccolte nella laguna di. Orbetello nel suddetto 
trattamento di rinaturalizzazione, d'intesa anche con il Comune di Scarlino; 


VERIFICATA la convenienza di tale utilizzo sia sotto il profilo ambientale per il 
recupero dei rifiuti, sia sotto il profilo economico considerati i costi di smaltimento 
in discarica delle alghe raccolte nella laguna; 


CONCORDATO con la predetta società di conferire per le finalità sopra specificate 
una parte delle alghe prodotte durante le operazioni di raccolta effettuate durante il 
periodo estivo, pari a circa 1500 m* che saranno conseguentemente trasportate a 
cura e spese del Commissario presso la stazione di stoccaggio gestita della 
medesima società in località Casone Comune di Scarlino; 


EVIDENZIATO che una volta pervenute al suddetto sito di stoccaggio, le alghe 
saranno utilizzate dalla società Tioxide per le finalità sopra specificate in 
conformità alla normativa vigente; 


VISTO che per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto delle alghe sono 
stati acquistati un autocarro FIAT IVECO 400 E34, un autocarro FIAT IVECO 190- 
42; 


VISTA la relazione tecnica allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A" 
quale parte integrante e sostanziale, redatta dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità 
di Responsabile dell'area di Progetto per il risanamento ambientale della Laguna 
di Orbetello; 


VISTO il quadro economico come risulta dalla predetta relazione Ieclica e come 
di seguito specificato: 


perizia 

Costo della gestione del mezzo 19.500.000 
Costo per l'autista dell'autocarro 13.200.000 
Costo per terna 7.875.000 
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL 40.575.000 
TRASPORTO 

Iva al 20% su voce precedente 8.115.000 
Acquisto telo 500.000 
Imprevisti e arrotondamenti 810.000 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.675.000 
TOTALE PERIZIA 50.000.000 
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RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga 
effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della 
iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti; 


CONSIDERATO che la ditta Laurenti Marino ha effettuato, durante il periodo di 
raccolta delle alghe, l'attività di stoccaggio all'impianto sito in loc. Patanella con 
idoneo mezzo; 


RITENUTO pertanto di affidare la gestione e la conduzione dei mezzi 
commissariali nonchè il nolo a caldo di una tema alla ditta Laurenti Marino di 
Grosseto che già gestisce le attività di stoccaggio nel sito della Patanella ed è 
dotata dei mezzi idonei per operare anche all'interno delle serre di stoccaggio 
provvisorio, come risulta dalla relazione tecnica allegata; 


VISTA la nota del 21.09.00, agli atti dell'ufficio, con cui la ditta Laurenti Marino 
dichiara di essere disponibile a fornire la prestazione di servizi relativa alla 
conduzione dei mezzi commissariali per la rimozione ed il trasporto delle biomasse 
algali al sito di stoccaggio della Huntsman Tioxide con sede nel Comune di 
Scarlino; 


RITENUTO di incaricare l'ing. Luca Moretti dell'Ufficio di Grosseto di verificare la 
regolare esecuzione del servizio in oggetto; 


RICHIAMATE l'ordinanza commissariale n. F/857 del 08.05.00 con è stato affidato 
all’Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica 
e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna di Orbetello" e 
l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30.06.00 con cui stato affidato al Geom. 
Alberto Salvestroni l'incarico di supporto tecnico per la gestione dell'emergenza 
ambientale della Laguna di Orbetello; 


RITENUTO pertanto di affidare all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e al Geom. 
Alberto Salvestroni quelli relativi alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti 
previsti dal D. lgs 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC 3037/2000; 


ORDINA 


1. di mettere a disposizione della Huntsman Tioxide Europe una parte delle. 
alghe stoccate presso il sito di stoccaggio provvisorio in Loc. Patanella per 
1500 mî per le verifiche circa il relativo utilizzo ai fini della rinaturalizzazione 
dei gessi rossi come specificato in premessa, provvedendo al relativo 
trasporto al sito di stoccaggio della società in località Casone di Scarlino; 


2. di affidare a trattativa privata la prestazione di servizi relativa alla gestione e 
conduzione dell'automezzo commissariale alla ditta Laurenti Marino per un 
importo complessivo di Lit. 40.575.000 oltre Iva al 20% ; 


ITC 
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3. di approvare il quadro economico come di seguito specificato e quale 
risulta dalla relazione tecnica redatta dall’Ing. Giovannini allegata alla 
presente ordinanza sotto la lettera “A”: 


| perizia 

Costo della gestione del mezzo 19.500.000 
Costo per l'autista dell'autocarro 13.200.000 
Costo per terna 7.875.000 
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER 40.575.000 
IL TRASPORTO 

Iva al 20% su voce precedente 8.115.000 
Acquisto telo 500.000 
Imprevisti e arrotondamenti 810.000 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.675.000 
TOTALE PERIZIA 50.000.000 


4 di imputare gli oneri complessivi di L. 50.000:000 (cinquantamilioni) (Euro 


25822,84) di cui Lit. 40.575.000 
(quarantamilionicinquecentosettantacinquemila) (Euro 20955,23) per la 
prestazione del servizio e Lit. 9.675.000 


(novemilioniseicentosettantacinquemila) (euro 4996,72) per imprevisti e 
oneri a carico del commissario ai fondi stanziati con ordinanza DPC 
2975/99; 


5 di incaricare l'Ing. Luca Moretti dell'ufficio dei Commissario di Grosseto di 
verificare la regolare esecuzione del servizio in oggetto; 


6 di affidare al Geom. Alberto Salvestroni tutti gli adempimenti amministrativi 
relativi alla tenuta del formulario di identificazione e all'Ing. Martino quelli 
relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti, previsti dal D. lgs 2211 997 e 
successive modificazioni; 


7 di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Laurenti Marino, Huntsman 
Tioxide Europe di Scarlino, all'Iing. Francesco Martino, al’ Geom. 
Salvestroni, alla Amministrazione provinciale di Grosseto, al comune di 


Scarlino, e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 22 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15383 


I 
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ORDINANZA 25 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Smaltimento del percolato: li- 
quidazione spese e impegno fondi commissariali per l’anno 2000. (Ordinanza n. F/933). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998. 
e successive modifiche e integrazioni). 


VISTA ‘l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 con cui è stato affidato all'Ing. 


Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello”; 


95 
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VISTA l'ordinanza n. F/590 del 09.04.1999 con cui si autorizzava il conferimento 
del percolato proveniente dalle vasche di stoccaggio site in loc. Patanella 
all'impianto di depurazione di Follonica e se ne affidava il trasporto alle ditte 
Cooplat S.c.r.l. e LO.Gl. S.n.c.; 


VISTA inoltre l'ordinanza sindacale n. 48 del 1999 con cui il Comune di Follonica 
autorizzava il conferimento presso l'impianto di depurazione di Follonica del 
percolato proveniente dalla vasca di stoccaggio delle biomasse algali della laguna 
di Orbetello, per il quale è stata in seguito fissata la relativa tariffa in L. 30/Kg con 
deliberazione della Giunta Comunale dell'11.06.1999 n.175; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/823 del 03.03.00 con cui sono state 
liquidate le spese relative allo smaltimento del percolato presso l'impianto di 
depurazione di Follonica per il periodo aprile -«novembre 1999 oltre a quanto già 
liquidato per il periodo luglio-ottobre1999 con ordinanza commissariale n. F/807 
del 27.01.00; 


VISTE le fatture emesse sulla base della predetta tariffa dal Comune di Follonica 
per lo smaltimento effettuato nel periodo dicembre 1999-gennaio .2000 agli atti 
dell'Ufficio, rispettivamente per L. 13.985.400 e L. 6.718.800 compresa Iva al 10%; 


CONSIDERATO altresì che il percolato proveniente dalle vasche di stoccaggio site 
in località Patanella viene in parte immesso nella pubblica fognatura come 
disposto con ordinanza commissariale n. F/844 del 20.04.2000; 


VISTO che la quantità di percolato così smaltito non è comunque sufficiente 
almeno nei mesi in cui viene effettuata la raccolta delle alghe in laguna; 


RITENUTO quindi di continuare a smaltire una parte di percolato al depuratore di 
Follonica come indicato nella relazione tecnica predisposta dall'Ing. Pierluigi 
Giovannini quale responsabile dell'Area di Progetto per il Risanamento ambientale 
della Laguna di Orbetello”, agli atti dell'ufficio, in cui si stima il quantitativo di 
percolato in circa 45.000 kg per settimana e si quantificano in via presuntiva gli 
oneri di smaltimento in L. 71.280.000 compresa Iva al 10%; per il periodo febbraio- 
‘dicembre 2000; 


RITENUTO pertanto di stanziare per il periodo febbraio-dicembre 2000 l'importo 
come sopra individuato in circa È; 71.280.000 
(settantunomilioniduecentoottantamila) (Euro 36813.04), procedendo alla 
liquidazione delle fatture che saranno di volta in volta emesse dal comune di 
Follonica previamente vistate dall'Ing. Martino; 


RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze DPC n. 
2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art. 3. dell'ordinanza DPC 3037/2000; 


ORDINA 
1. di liquidare le spese per il conferimento del percolato ai depuratore di Follonica 


nel periodo dicembre 1999-gennaio 2000 per l'importo complessivo di L. 
20.704.200 (ventimilionisettecentoquattromiladuecento) (Euro 10747,77) 
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compresa Iva al 10%, come risulta dalle fatture inviate dal Comune e agli atti 
dell'Ufficio; 


2. di,prendere atto che per il periodo febbraio-dicembre 2000 il conferimento del 
percolato al depuratore di Follonica è stato stimato in via presuntiva in 45.000 
(quarantacinquemila) kg alla settimana e che gli oneri per il relativo 
smaltimento ammonteranno a circa È; 71.280.000 
(settantunomilioniduecentoottantamila) (Euro 36813.04)compresa Iva al 10%; 


3. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare gli oneri per lo smaltimento 
del percolato relativi al periodo febbraio-dicembre 2000 come sopra 
determinate, su presentazione delle fatiure mensili adeguatamente vistate 
dall'Ing. Francesco Martino, 


4. di imputare gli oneri di cui sopra ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 
2975/99; 


5. di comunicare la presente ordinanza al Comune di Follonica, all'Ing. Martino e 
alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la 
pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 25 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15384 
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ORDINANZA 29 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio prov- 
visorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla lagu- 
na di Levante - doppio turno, seconda fase, seconda squadra. Perizia di variante. 
(Ordinanza n. F/934). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero. dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


. VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 


OR 
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VISTA l'ordinanza n. F/857 del 08.05.2000 con cui è stato affidato all'ing 
Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello"; 


VISTA l'ordinanza n F/848 del 21.04.00 con cui è stata approvata la perizia 
redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la “Raccolta e stoccaggio provvisorio 
delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, Doppio turno-seconda fase- 
seconda squadra: interventi relativi alla laguna di Levante” per un importo 
complessivo di L. 390.000.000 (trecentonovantamilioni) di cui L. 228.519.612 
per lavori a base d'asta e L. 161.480.388 per somme a disposizione comprensive 
di oneri per la locazione di un automezzo dalla Orbetello Pesca Lagunare; 


VISTA la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali 
nella Laguna di Orbetello elaborata dall'Ing. Francesco Martino e avente ad 
oggetto," Doppio Turno-seconda fase, seconda squadra: Interventi relativi alla 
laguna di Levante. PERIZIA DI VARIANTE." allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A" come parte integrante e sostanziale; 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 555.000.000 
(cinquecentocinquantacinguemilioni) (Euro 286633,57) di cui L. 330.841.826 
(trecentotrentamilioniottocentoquarantunomilaottocentoventisei) (euro 
170865,54) per la prestazione di servizi e L. 224.158.174 
(duecentoventiquattromilionicentocingquantottomilacentosettantaquattro) (euro 
115768,03) per somme a disposizione il tutto come meglio specificato nel 
seguente quadro economico di raffronto: 


perizia Perizia variazione 
suppletiva 

Importo della prestazione 228.519.612 330.841.826 102.322.214 
TOTALE IMPORTO DELLA 228.519.612, 330.841.826 102.322.214 
PRESTAZIONE 
I.V.A. sui lavori al 10% 22.851.961 33.048.183 10.196.222 
Spese tecniche 28.518.722 30.000.000 1.481.278 
Oneri per trasporto alghe 87.100.000 126.100.000 39.000.000 
Iva su voce precedente 17.420.000 25.220.000 7.800.000 
Oneri per eventuale alaggio 5.000.000 5.000.000 0 
mezzi 
Imprevisti e arrotondamenti 589.705 4.753..991 4.164.286 
TOTALE SOMME A 161.480.388 224.158.174 62.677.786 
DISPOSIZIONE | 
TOTALE PERIZIA 390.000.000 555.000.000 165.000.000 


PRESO ATTO che il nuovo quadro economico della perizia suppletiva e di 
variata distribuzione di spesa prevede un maggiore onere a carico 


dell'amministrazione per 


importo 


(centosessantacinquemilioni) (Euro 85215,38); 


= 99. 


di Lit. 


165.000.000 
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VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che, sottoscritto 
dalle dall'impresa esecutrice, è allegato sotto la lettera “B" alla presente 
ordinanza a formarne parte integrate e sostanziale; 


RICHIAMATO il parere favorevole in linea tecnica, agli atti dell'ufficio, redatto 
dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la 
prestazione di servizi per la “Raccolta e stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Orbetello, Doppio turno- seconda fase- 
seconda squadra: Interventi relativi alla laguna di Levante.PERIZIA DI 
VARIANTE”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” come parte 
integrante e sostanziale per un importo complessivo di Lit. 555.000.000; 


2. di approvare il nuovo quadro economico quale risulta dal quadro economico 


di raffronto come di seguito riportato: . 

perizia Perizia suppletiva variazione 

Importo della prestazione 228.519.612 330.841.826 102.322.214 

TOTALE IMPORTO DELLA 228.519.612 330.841.826 102.322.214 

PRESTAZIONE 

I.V.A. sui lavori al 10% 22.851.961 33.048.183 10.196.222 

Spese tecniche 28.518.722 30.000.000 1.481.278 

‘Oneri per trasporto alghe 87.100.000 126.100.000 39.000.000 

lva su voce precedente 17.420.000 25.220.000 7.800.000 

Oneri per eventuale 5.000.000 5.000.000 0 

alaggio mezzi 

Imprevisti e 589.705 4.753..991 4.164.286 

arrotondamenti 

TOTALE SOMME A 161.480.388 224.158.174 62.677.786 

DISPOSIZIONE 

TOTALE PERIZIA. 390.000.000 555.000.000 165.000.000 


3. di prendere atto che il nuovo quadro economico della perizia suppletiva e di 


variata distribuzione di spesa prevede un maggiore onere a carico 
dell'amministrazione per un importo di Lit. 165.000.000 
(centosessantacinquemilioni) (Euro 85215,38); | 


di imputare i maggiori oneri a carico dell'amministrazione come quantificati al 
precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanza DPC n.2975/99; 


SA 
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5. di approvare lo schema di atto di sottomissione tra il Commissario e la 
Orbetello Pesca s.r.l allegata sotto la lettera "B” alla presente ordinanza quale 
parte integrante e sostanziale; 

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 


all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 29 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15385 


MESI, [mr 
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ORDINANZA 29 settembre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvi- 
sorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di 
Ponente - Settembre 2000. (Ordinanza n. F/935). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 


la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/ 857 del 08.05.00 è stato affidato all’ing. 
Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna di Orbetello"; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


VISTE l'ordinanza F/831 del 29.03.00 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli 
sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


sara 
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VISTO il rapporto redatto in data 24.08.00 in cui il dr. Mauro Lenzi segnalava un 
modesto accrescimento delle macroalghe durante il periodo estivo che ha 
costituito banchi importanti nella Laguna di Orbetello, in prossimità del paese; 


VISTO inoltre il verbale di riunione tenutasi il 30.08.00 presso l'ufficio del 
commissario in cui è emersa l'esigenza di avviare l'attività di rimozione delle 
biomasse algali nella Laguna di Ponente prima che un consistente banco si 
trasferisca in ambiti di basso fondale dove sarebbe complesso operare; 


EVIDENZIATA nel corso della stessa riunione, la presenza di praterie fanerogame 
che, pur costituendo un elemento fortemente positivo per la Laguna di Orbetello, 
dovranno essere raccolte in quantità limitate; 


VISTA la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto gli 
“Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello: interventi relativi alla 
Laguna di Ponente - Settembre 2000", allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “A" come parte integrante e sostanziale; 


VISTO il quadro economico di spesa come di seguito specificato: 


L. € 
Attività di raccolta 36.562.500 29954,50 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 36.562.500 29954,50 
I.V.A. sui lavori al 10% 3.656.250 1888,29 
Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAIA 3.656.250 1888,29 
IVA per spese tecniche (20%) 731.250 377,65 
Oneri per trasporto alghe 6.215.986 3210,28 
Iva sul trasporto alghe 1.243.197 642,05 
Per lavori in economia e imprevisti 3.934.566 2032,03 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.437.500 10038,63 
TOTALE PERIZIA 56.000.000 28921,58 


VISTA la nota redatta in data 18.09.00 con cui la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. 
dichiara la disponibilità ad assumere i lavori in oggetto alle condizioni e prezzi 
indicate nella perizia; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica, agli atti dell'ufficio, espresso dall'ing. 
Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, 


VISTO lo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello posto 


in allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B"; ' 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


33; 
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ORDINA 


1. di approvare la perizia avente ad oggetto “Raccolta delle biomasse algali nella 
Laguna di Orbetello: interventi relativi alla Laguna di Ponente — Settembre 
2000”, redatta dall'Ing. Francesco Martino, allegata alla presente ordinanza 
come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A"; 


2. di affidare la prestazione di servizi in oggetto alla Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l. con sede in Orbetello Via Leopardi, 9, ad ai patti e condizioni indicati nello 
schema di contratto di cui al successivo punto 4); 


3. di approvare il quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 
56.000.000 (cinquantaseimilioni) (Euro 28921,58), come di seguito specificato: 


L. € 
Attività di raccolta 36.562.500 29954,50 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 36.562.500 29954,50 
I.V.A. sui lavori al 10% 3.656.250 1888,29 
Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAIA 3.656.250 1888,29 
IVA per spese tecniche (20%) . 731.250 377,65 
Oneri per trasporto alghe 6.215.986 3210,28 
Iva ‘sul trasporto alghe 1.243.197 642,05 
Per lavori in economia e imprevisti 3.934.566 2032,03. 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.437.500 10038,63 
TOTALE PERIZIA 56.000.000 28921,58 


4. di approvare lo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello, 


allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B"; 


5. di affidare la direzione dei lavori all’Ing. Francesco Martino, di incaricario a 
provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 
nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non 
sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, lett.b) ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti 
amministrativi previsti dalla normativa vigente ed il particolare la tenuta dei 


registri di carico e scarico e del formulario di identificazione previsti dal D. Lgs. 
n. 22/1997; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 
all'ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 29 settembre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
00A15386 


SRI, 7. pese 
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ORDINANZA 3 ottobre 2000. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 
settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero 
dell’interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento di progetti ese- 
cutivi di edifici pubblici. (Ordinanza n. D/936). 


IL VICE COMMISSARIO 
In funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.02.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 
del 30.1.1998 —- Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.5.2000 


VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia 
di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997: 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il 
Presidente ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice 
Commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, 
Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, 
Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza 
DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998, 


VISTA l'ordinanza 25 maggio 1998 n. 483 con la quale il Vice Commissario ha 
approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni 


conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della 
Provincia di Arezzo; 


CONSIDERATO la successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999 con la 


quale il Vice Commissario ha approvato la prima rimodulazione del piano stralcio 
sopra citato; 


VISTA la presa d'atto della prima rimodulazione del piano stralcio avvenuta in 
data 3 marzo 2000 da parte del Dipartimento della Protezione Civile: 


RITENUTO opportuno di accogliere la richiesta presentata dal Comune di 
Sansepolcro, agli atti dell'ufficio del Commissario, di utilizzo immediato delle 
risorse previste nella prima rimodulazione — seconda fase- di cui all'ordinanza n. 
D/782 del 2 dicembre 1999, per l'avvio degli interventi 27, 29, 30, 31, 35, riportati 
nell'allegato 1 alla presente ordinanza; 


= 35 
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PRESO ATTO dell'esito positivo della valutazione nell'ambito delle Conferenze di 
Servizi dei progetti esecutivi, che sono stati successivamente approvati dall'ente 
attuatore e da questi trasmessi al Genio Civile di Arezzo per gli adempimenti 
previsti dalla L.R. n. 88/1982, elencati nell'allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 


ORDINA 


1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato 1 alla presente 
ordinanza quale parte integrante e sostanziale, per gii importi a fianco di 
ciascuno indicati, e rispondenti alle previsioni del Piano di prima rimodulazione 
approvato con Ordinanza commissariale n° D/782 del 2 dicembre 1999; 


2. Gli interventi n. 29 e 30, rimodulati nel Piano approvato con Ordinanza n. 
D/782 del 02.12.1999, realizzati dal Comune di Sansepolcro sono ammessi 
utilizzando a copertura dell'eccedenza del costo degli interventi pari a Lire 
185.393.837 (centottantacinquemilionitrecentonovantatremilaottocentotrentaset 
te) (Euro 95.747,93) le economie risultanti dall'intervento n. 31 di Lire 
265.459.922 (duecentosessantacinquemilioniquattrocentocinquantanovemilano’ 
vecentoventidue) (Euro 137.098,61); 


3. | suddetti interventi sono eseguiti dagli Enti attuatori in conformità ai progetti 
approvati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 14 del DL n.6/98 e sono 
dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 
del 30 gennaio 1998; 


4. Gli Enti attuatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dal 
Commissario nell'attuazione del Piano tramite la compilazione di apposite 
schede di monitoraggio predisposte dagli uffici; 

5. La presente ordinanza è comunicata ai Comuni, alla Provincia di Arezzo, alla 


Comunità Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati e al 
Dipartimento della Protezione Civile; 


6. La presente ordinanza comprensiva dell'allegato parte integrante e sostanziale 
è pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana. 


Firenze, 3 ottobre 2000 


Il vice commissario: FRANCI 


00A15387 
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ORDINANZA 4 ottobre 2000. 


Eventi alluvionali 28 settembre-1° ottobre 1998. Ordinanza Ministro dell’inter- 
no delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998. 
Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la siste- 
mazione dei corsi d’acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. 
(Ordinanza n. G/937). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01/10/98, 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2853 del 1.10.1998 con la quale all'art. 1 il Presidente della 
Giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio delle Province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 
settembre e il 1° Ottobre; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/533 del 04.12.1998 con cui il Commissario 
ha approvato il Primo stralcio del Piano degli interventi straordinari per il ripristino 
delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento 
della Protezione civile ha preso atto con nota del 25.01.1999; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28.04.1999 con la 
quale è stato approvato il Secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999 e del 13.09.1999; 


VISTA l'ordinanza commissariale G/550 del 28.01.1999 con la quale sono state 
approvate le “Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli 
interventi compresi nel piano”; 


CONSIDERATO che il base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna 
dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da 
parte del Dipartimento della Protezione civile e le opere devono essere 
completate entro i successivi nove mesi; 
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PRESO ATTO pertanto che il termine perentorio per i completamento degli 
interventi previsti mel Primo stralcio del piano è il 25.01.2000 e per quelli inseriti 
nei Secondo stralcio è il 09.06.2000 e il 12.09.2000; 


VISTO che nel Primo Stralcio piano degli interventi di cui all'ordinanza G/533/98 
sono stati inseriti gli interventi nn. 717 e 718 descritti nella tabella allegata sotto la 
lettera “A”; 


VISTO che nel Secondo Stralcio piano degli interventi di cui all'ordinanza 
G/608/99 sono stati inseriti gli interventi nn. 350, 439 e 353 descritti nella tabella 
allegata sotto la lettera “A”; 


VISTO che con ordinanza G/734 dell'08.09.1999 il termine di consegna dei lavori 
relativi agli interventi 717 e 718 è stabilito il 150 giorni dalla presa d'atto del 
Secondo Stralcio per consentire l'espletamento delle procedure di variante 
urbanistica; 


PRESO ATTO che per alcuni degli interventi, per i quali si era già provveduto ad 
autorizzare le proroga di ultimazione dei lavori con propria precedente ordinanza 
n° G/907/2000 persistono le cause ostative di ultimazione dei lavori; 


VISTE le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi si 
è provveduto a richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori con 
l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto la 
lettera “A”; 


CONSIDERATO che le motivazioni addotte dagli stessi sinteticamente riportate 
nella scheda di cui al punto precedente ie quali risultano congrue e tecnicamente 
apprezzabili; 


RICHIAMATO il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi 
approvato con ordinanza commissariale G/550/99 secondo cui rispetto alla 
copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per 
la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore 
ferme restando le conseguenti responsabilità; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. 6G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98; 


VISTA la legge 24.02.1992 n. 225; 


Agra 
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ORDINA 


1 - Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati in premessa e 
meglio descritti nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la lettera 
“A" come parte ‘integrante e sostanziale è prorogato fino alle nuove scadenze 
individuate a fiancs di ciascun intervento. 


2 - Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione 
dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento 
dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al 
al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza 
commissariale n. G/550/99. 


3. - Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante 
e sostanziale, è comunicato agli enti attuatori nonchè per opportuna conoscenza 
al Dipartimento della Protezione Civile. 


4. - II presente provvedimento è pubblicato per estratto sul BURT in quanto 
conclusivo di procedimento. 


Firenze, 4 ottobre 2000 


Il vice commissario: FRANCI 


00A15388 


aa: 
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ORDINANZA 5 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di realizzazione di un 
sistema di raccolta e depurazione dei liquami nel territorio comunale di Monte 
Argentario: liquidazione fatture Snamprogetti. (Ordinanza n. F/938). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è $tato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 


Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


CONSIDERATO che con contratto rep. 594 del 02.12.1991 il commissario 


delegato per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell'areale 
Laguna di Orbetello-Monte Argentario, ha appaltato alla Snamprogetti Spa i 
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lavori di raccolta e depurazione dei liquami nel territorio comunale di Monte 
Argentario; 


CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 30.07.1997 e 
collaudati in data 01.01.1998 dalla commissione collaudatrice costituita dai Drr. 
Ingg. cesare. Billi, Antonio Ludovico, Gianfranco Savelli, mominata con 
ordinanza commissagale n. 4 del 26.09.1994; 


VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ing. Giovannini in qualità di 
responsabile dell'Area di Progetto “Gestione commissariale per l'emergenza 
ambientale della laguna di Orbetello” agli atti dell'ufficio; 


EVIDENZIATO che, come indicato in tale relazione, rispetto alla somma 
certificata dalla D.L. e dal collaudo, sono state emesse a favore della 
Snamprogetti fatture per un importo totale superiore di L. 1.123.180 per la 
quale la società dovrà emettere la relativa nota di credito; 


EVIDENZIATO inoltre che la somma dei pagamenti effettuati per i vari stati di 
avanzamento e revisione dei prezzi è risultata inferiore a quella dovuta per un 
importo di L 119.196.706 
(centodiciannovemilionicentonovantaseimilasettecentosei) (Euro 61559,96) 
come emerge dal collaudo tecnico amministrativo; 


CONSIDERATO che le opere in oggetto sono state iniziate dal comune di 
Monte Argentario con l'utilizzazioni di mutui concessi dalla Cassa DD.PP ai 
sensi delle leggi finanziarie 1986 e 1987 e che con Ordinanza Ministeriale n. 
2389 del 21.07.1994 tali fondi sono stati trasferiti alla gestione commissariale 
per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell'areale di 
Orbetello di Monte Argentario; 


RITENUTO pertanto di liquidare alla Snamprogetti S.p.A l'importo di L. 
119.196.706, utilizzando i predetti fondi; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1.-di prendere atto di quanto indicato nella relazione tecnica redatta dall'Ing. 
Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di Progetto “Gestione 
commissariale per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello" agli 
atti dell'ufficio, per cui la somma dei pagamenti effettuati alla Snamprogetti 
S.p.A. per i vari stati di avanzamento e revisione dei prezzi è risultata 
inferiore a quella dovuta per un importo di L. 119.196.706 Iva inclusa 
(centodiciannovemilionicentonovantaseimila-settecentosei) (Euro 61559,96) 
e di autorizzare pertanto l'Ufficio ragioneria del Comune di Monte 
Argentario a corrispondere tale somma alla predetta società a valere sui 
mutuo della Cassa DD.PP. n. 4123740; 
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3. di richiedere alla Snamprogetti S.p.A la trasmissione di un nota di credito 
per l'importo di L. 1.123.180 per maggiori fatturazioni non dovute; 
4. di trasmettere la presente ordinanza alla Snamprogetti S.p.A. e all'Ufficio 


Ragioneria del Comune di Monte Argentario per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 5 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15389 
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ORDINANZA 5 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvi- 
sorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Doppio turno - seconda fase 
prima squadra. Laguna di Levante Aprile 2000. Perizia suppletiva di assestamento 
finale. (Ordinanza n. F/939). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 


ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamenio del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello —- Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 
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RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/857 del 08.05.00 con cui l'ing. 
Francesco Martino è stato incaricato delle attività di assistenza tecnica 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/849 del 21.04.00 con cui è stata 
approvata la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino, avente ad oggetto i lavori’ 
per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetelio-Interventi relativi alla Laguna di Levante- Doppio turno, seconda fase, 
prima squadra ed ne è stata affidata l'esecuzione alla Ditta Laurenti Marino; 


CONSIDERATO che con la stessa ordinanza, la direzione dei lavori è stata 
affidata all'Ing. Luca Moretti mentre il Geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del 
Commissario ha svolto le funzioni di addetto alla contabilità; i 


VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico di 
consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi 
macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre 
tempestivi interventi di manutenzione della laguna e la relazione; 


CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori il Dott. Lenzi, nei rapporti agli 
atti dell'ufficio, ha evidenziato la necessità di realizzare un intervento 


maggiormente incisivo, e pertanto la raccolta delle alghe è proseguita oltre il 
termine prefissato fino al 30.07.00; 


VISTA la perizia suppletiva e di assestamento finale redatta dal Geom. Fabrizio 
Rubegni dell'Ufficio del Commissario avente ad oggetto la “Raccolta e stoccaggio 
provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Doppio turno-seconda 
fase prima squadra. Laguna di Levante Aprile 2000, che, composta da una 
relazione, un computo metrico e stima lavori effettivi, un prospetto di raffronto e i 
rapporti sul monitoraggio degli sviluppi algali, è allegata alla presente ordinanza 
come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 571.780.000 
(cinquecentosettantunomilionisettecentottantamila) (Euro 295299,72) di cui L. 
395.300.000 (trecentonavantacinquemilionitrecentomila) (Euro 204155,41) per la 
prestazione di “ servizi e L 176.480.000 
(centosettantaseimilioniquattrocentottantamila ) (Euro 91144,31) per somme a 
disposizione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico di 


raffronto: 
perizia perizia suppletiva variazione 
Importo dei lavori 290.159.612 395.300.000 105.140:388 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 290.159.612 395.300.000 105.140.388 
Oneri per trasporto alghe 46.183.486 ,70.000.000 23816514 
Spese tecniche 26.815.126 26.815.126 U) 
Oneri per alaggio mezzi 5.000.000 5.000.000 0 
Imprevisti e/o spese da liquidare a fattura 8.226.091 10.978.536 2.752.445 
Rimborso dell'IVA nella misura del 10% 39.530.000 39.530.000 
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Rimborso dell'IVA nella misura del 20% 22.558.732 22.558.732 
Rimborso dell'IVA 43.615.683 
Spese di progettazione ai sensi dell'art. 18 1.577.106 1.577.106 


della L.109/94 e successive modificazioni e 
integrazioni nella misura dell'115% su 


L.105.140.388 

Arrotondamento 20.500 20.500 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 129.840.388 176.480.000 46.639.612 
TOTALE PERIZIA 420.000.000 571.780.000 151.780.000 


‘PRESO ATTO che sull'importo dei lavori a base d'asta sarà applicata la 
percentuale dell'1,5% previsto dall'art. 18 della L.109/94 a valere sulle spese 
tecniche indicate nel nuovo quadro economico della perizia; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con deliberazione 
n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione 
delle somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive 
integrazioni e modificazioni; i 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la somma di Li 17677106 
(unmilionecinquecentosettantasettemilacentosei) (Euro 814,50) sul capitolo di 
entrata n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio, 


CONSIDERATO che il predetto quadro economico prevede maggiori oneri a 
carico dell'amministrazione pari a L. 151.780.000 di cui 105.140.388 per 
l'esecuzione dei lavori e L. 46.639.612 per somme a disposizione 


VISTO lo schema di atto aggiuntivo tra la ditta Laurenti Marino e il Commissario 
delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello posto in allegato 
alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B"; 


CONSIDERATO che all'inizio dei lavori è stata fatta la notifica preliminare ai sensi 
dell'art. 11 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni, mentre 


non era necessaria la redazione del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 3 dello 
stesso decreto iegislativo; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia suppletiva e di assestamento finale redatta dal Geom. 
Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario, avente ad oggetto "Raccolta e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Doppio 
turno-seconda fase prima squadra. Laguna di Levante Aprile 2000", che, 
composta da una relazione, un computo metrico e stima lavori effettivi, un 
prospetto di raffronto e i rapporti sul monitoraggio degli sviluppi algali, è 
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allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera "A"; 


2. di approvare il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 
571.780.000 (cinquecentosettantunomilionisettecentottantamila) (Euro: 
295299,72) di cui L. 395.300.000 (trecentonovantacinquemilionitrecentomila) 
(Euro ‘204155,41) per lavori e Li 176.480.000 
(centosettantaseimilioniquattrocentottantamila) (Euro 91144,31) per somme a 
disposizione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico di 


raffronto: 
perizia perizia suppletiva variazione 

Importo della prestazione 290.159.612 j 395.300.000 105.140.388 
TOTALE IMPORTO DELLA 290.159.612 395.300.000 105.140.388 
PRESTAZIONE 

Oneri per trasporto alghe 46.183.486 70.000.000 23816514 
Spese tecniche 26.815.126 26.815.126 (o) 
Oneri per alaggio-mezzi 5.000.000 5.000.000 0 
Imprevisti efo spese da liquidare a fattura 8.226.091 10.978.53€ 2.752.445 
Rimborso dell'IVA nella misura del 10% 39.530.000 39.530.000 
Rimborso dell'IVA nella misura dei 20% 22.558.732 22.558.732 

Rimborso dell'IVA 43.615.633 

Spese di progettazione ai sensi dell'art. 18 1.577.106 1.577.106 
della L.109/94 e successive modificazioni e 

integrazioni nella misura  dell'1,5% su 

L.105.140.388 

Arrotondamento 20.500 20.500 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 129.840.388 176.480.000 46.639.612 
TOTALE PERIZIA 420.000.000 571.780.000 151.780.000 

3. di imputare i maggiori oneri di L: 151.780.000 


(centocinguantunomilionisettecentottantamila) (Euro 78387,82) comprensivi di 
L. 1.577.106 (unmilionecinquecentosettantassettemilacentosei) (Euro 814,50) 


per spese tecniche ex art. 18 L. 109/94 e ss.mm.ii., ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n. 2975/99; 


4. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 1.577.106 sul 
capitolo di entrata n. 24940 del bilancio regionale. del corrente esercizio ai 
sensi dell'art. 18 della legge 109/94; 


5. di approvare lo schema di atto aggiuntivo tra la ditta Laurenti Marino e il 
Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello, 


allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B": 
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6. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Laurenti Marino e alla Prefettura 
di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la 
pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 5 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15390 
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ORDINANZA 6 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Smaltimento delle alghe stoc- 
cate presso il sito di stoccaggio provvisorio in località Patanella, presso la discarica 
della società Huntsman Tioxide Europe del Casone di Scarlino. Incremento delle 
operazioni di trasporto. (Ordinanza n. F/940). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. -5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATE l'ordinanza n. F/692 del 13.07.00 con cui è stata approvato il 


progetto per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione 
delle biomasse algali raccolte in laguna e l'ordinanza n. F/880 del 31.05.00 con 
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cui ne è stata autorizzata l'utilizzazione per il deposito delle alghe in deroga al 
D. lgs.22/1997; 


PRESO ATTO che sulla base di un accordo di programma in conformità 
all'accordo tipo approvato con deliberazione Giunta regionale n. 140 del 
14/2/2000, siglato dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, l'A.R.P.A.T. e la 
Soc. Huntsman Tioxide Europe s.r.l sono state definite le condizioni per il 
riutilizzo dei così detti gessi rossi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti 
provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio, 


CONSIDERATA la disponibilità della Huntsman Tioxide Europe di verificare il 
possibile utilizzo delle alghe raccolte nella laguna di Orbetello nel suddetto 
trattamento di rinaturalizzazione, d'intesa anche con il Comune di Scarlino; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. F/932 del 22.09.00 con cui il vice commissario 
delegato ha messo a disposizione della Huntsman Tioxide Europe circa 1500 
m? di alghe stoccate presso il sito di stoccaggio provvisorio in Loc. Patanella 
provvedendo al relativo trasporto al sito di stoccaggio della Società in loc. 
Scarlino mediante il proprio autocarro il cui servizio di guida è stato affidato alla 
ditta Laurenti Marino di Grosseto; 


VISTA la relazione redatta dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di 
Responsabile dell'area di Progetto per il Risanamento Ambientale della Laguna 
di Orbetello, allegata al presente atto sotto la lettera “A" quale parte integrante 
e sostanziale, in cui, in base all'esigenza della predetta società di concludere le 
operazioni di conferimento delle alghe entro il mese di Ottobre, si evidenzia che 
gli automezzi commissariali FIAT IVECO 400 E34 e FIAT IVECO 190-42 non 
hanno una portata tale da poter concludere il trasporto delle alghe nella data 
indicata; 


RITENUTO pertanto, al fine di concludere le operazioni nel termine indicato, di 
effettuare il trasporto di una parte delle alghe per circa 768 m* anche mediante 
gli automezzi messi a disposizione da un'altra impresa specializzata nel 
trasporto e smaltimento dei rifiuti; 


CONSIDERATO che per la particolarità del servizio, è stata attivata una 
procedura di trattativa privata tra imprese regolarmente iscritte all’Albo 
nazionale gestione rifiuti e che come risulta dal citato parere redatto dall'ing. 
Giovannini, la ditta Eurocom di Capalbio ha presentato l'offerta più vantaggiosa 
pari a L. 650.000 oltre Iva per viaggio con cassoni scarrabili di portata massima 
totale di 24 tons o 40 mc.; 


RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Eurocom il trasporto e conferimento al 
sito di stoccaggio della Huntsman Tioxide Europe di circa 768 m? di biomasse 
algali, da prelevarsi nel sito di stoccaggio provvisorio in Loc. Patanella, secondo 
le indicazioni fornite dall'Ufficio del Commissario di Grosseto per un importo 
complessivo di L. 24.960.000  (ventiquattromilioninovecentosessantamila) 
compresa IVA al 20%; 


è 
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VISTO il quadro economico come di seguito specificato: 


perizia 

Costo della gestione del mezzo 20.800.000 
IVA al 20% sull'importo precedente 4.160.000 
Totale trasporto alghe 24.960.000 
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI: 24.960.000 
PER IL TRASPORTO 

Imprevisti e arrotondamenti 5.040.000 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.040.000 
TOTALE PERIZIA - 30.000.000 


RITENUTO dunque di ridurre conseguentemente l'importo del servizio di 
gestione degli automezzi commissariali affidato con ordinanza n. F/932 del 
22.09.00 alla Ditta Laurenti Marino di Grosseto, fermi restando i prezzi unitari 
quantificati nella relazione tecnica allegata alla citata ordinanza; 

VISTA la necessità e l'urgenza di provvedere entro il mese di Ottobre 
all'ultimazione delle operazioni di trasporto e conferimento di 1500 mc di 
biomasse algali dal sito di stoccaggio provvisorio in loc. Patanella (Orbetello) al 
sito di stoccaggio della società Huntsman Tioxide Europe; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC 3037/2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla Eurocom di Capalbio il trasporto e conferimento al sito di 
stoccaggio della Huntsman Tioxide Europe di circa 768 m' di biomasse algali, 
da prelevarsi nel sito di stoccaggio provvisorio in Loc. Patanella, per un 
importo di L. 24.960.000 (ventiquattromilioninovecentosessantamila) (euro 
12890,76) IVA compresa; 


2. di stabilire che le modalità e le quantità oggetto del trasporto saranno 
determinate dall'Ufficio del Commissario di Grosseto; 


3. di ridurre conseguentemente l'importo della prestazione di servizi affidato 
con ordinanza n. F/932 del 22.09.00 alla ditta Laurenti Marino fermi restando 
i prezzi unitari stabiliti nella relazione tecnica allegata alla medesima 
ordinanza; 


4. di approvare il quadro economico come di seguito riportato 


perizia 
Costo della gestione del mezzo 20.800.000 
IVA al 20% sull'importo 4.160.000 
precedente 
Totale trasporto alghe 24.960.000 
TOTALE PRESTAZIONE DI 24.960.000 
SERVIZI PER IL TRASPORTO 
Imprevisti e arrotondamenti 5.040.000 
TOTALE SOMME A 5.040.000 
DISPOSIZIONE 
,TOTALE PERIZIA 30.000.000 
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5. di imputare ai fondi finanziati con ordinanza DPC 2975/99 gli oneri 
complessivi di L. 30.000.000 (trentamilioni) (euro 15493,70) di cui L. 
24.960.000 (ventiquattromilioninovecentosessantamila) (12890,76) per la 
prestazione di servizi e L. 5.040.000 (cinquemilioniquarantamila) (euro 
2602,94) per somme a disposizione; 


6. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino di 
Grosseto e alla Eurocom di Capalbio che la restituiranno all'Ufficio del 
Commissario di Grosseto firmata per accettazione; 

7. di trasmettere la presente ordinanza alla Huntsman Tioxide Europe e alla 
Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 


disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Firenze, 6 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15391 
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ORDINANZA 13 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori per la costruzione di 
un piazzale per alaggio e per interventi manutentori dei natanti in prossimità delle 
stazioni idrovore di Ansedonia. (Ordinanza n. F/941). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. = della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12. 2001). 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/ 903 del 30.06.00 con cui è stato 


affidato al Geom. Alberto Salvestroni l’Incarico Attività di supporto tecnico per la 
gestione della emergenza ambientale della Laguna di Orbetello; 


SS 
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CONSIDERATO che il commissario delegato ha acquistato due natanti modello 
ECOLAG X14 e X15 per effettuare le operazioni di raccolta delle biomasse algali 
nella laguna di Orbetello e che questi necessitano di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per le quali è necessario prevedere un molo per l'alaggio 
dei natanti stessi; 


VISTA la relazione ‘tecnica redatta dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di 
responsabile dell'area di Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di 
Orbetello, allegata alla presente ordinanza sottola lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale, da cui emerge che la realizzazione dell'opera in oggetto 
è necessaria per evitare il trasporto dei natanti via terra, da una laguna all'altra, 
per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, 


. PRESO ATTO che la localizzazione ottimale del molo per il varo dei natanti risulta 
essere stazione idrovora di Ansedonia per la presenza della fornitura di acqua, 
luce e attrezzatura per l'effettuazione degli interventi di manutenzione; 


EVIDENZIATO che i lavori in oggetto consistono nella realizzazione di una 
scogliera di adeguata pezzatura per la formazione del fronte della banchina e 
sostegno del piazzale di manovra e del retrostante piazzale con materiale inerte di 
varia pezzatura per il riempimento e la regolarizzazione, come si evince dal 
sopraccitato parere dell'Ing. Giovannini; 


VISTA la nota prot. 2073 in data 06.10.00 con cui il Vice Commissario Delegato 
comunica all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano la 
realizzazione dei lavori in oggetto alla radice dell'argine della | conterminazione di 
Gorghiti, in prossimita della Peschiera di Ansedonia; 


VISTO il quadro economico come di seguito specificato 


perizia 
Fomitura e posa in opera, da effettuarsi con mezzo meccanico 2.592.000 
compreso nel prezzo, di scogliera con pietrame calcareo di 
pezzatura adeguata 
Fornitura e posa in opera, da effettuarsi con mezzo meccanico 2.700.000 
compreso nel prezzo, di misto di cava per la creazione del 
piazzale camionabile 


TOTALE 5.292.000 
Iva al 20% sui lavori 1.058.400 
Imprevisti e arrotondamenti 649.600 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.708.000 
TOTALE PERIZIA 7.000.000 


CONSIDERATO che la ditta Laurenti Marino, come risulta dal citato parere 
tecnico, è già operativamente presente sull'area indicata in perizia ed è dotata 
della professionalità e competenza tecnica nonché di adeguata attrezzatura per 
procedere alle prestazioni in oggetto; 


VISTA la nota con cui la ditta Laurenti Marino, agli atti dell'ufficio, dichiara di 
accettare tutte le condizioni espresse nel citato parere tecnico; 


St DS 
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RITENUTO di affidare la direzione dei lavori nonché la verifica della regolare 
esecuzione dei lavori all'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario, il quale 
potrà avvalersi anche dei professionisti incaricati a supporto del commissario; 


PRESO ATTO della suddetta relazione redatta dall'Ing. Pierluigi Giovannini, agli 
dell'ufficio, in cui si specifica che per l'entità dei lavori non è necessario 
provvedere alla predisposizione del piano di sicurezza nonché della notifica di 


‘cui all'art.11 del Decreto Legislativo n. 494/96; 


VISTO lo schema di contratto tra il Vice Commissario Delegato e la ditta 
Laurenti Marino, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B” quale parte 
integrante e sostanziale; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPE 3037/2000; 


ORDINA 


1. di affidare a trattativa privata la fornitura e posa in opera relativa alla 
realizzazione di un molo per il varo dei natanti in prossimità del canale di 
Ansedonia alla ditta Laurenti Marino per un importo complessivo di L. 
5.292.000 oltre Iva al 20% ; 


2. di approvare il quadro economico come di seguito specificato e quale risulta 
dalla relazione tecnica redatta dall'Ing. Giovannini allegata alla presente 
ordinanza sotto la lettera “A”: 


perizia 
Fornitura e posa in opera, da effeltuarsi con mezzo 2.592.000 
meccanico compreso nel prezzo, di scogliera con pietrame 
calcareo di pezzatura adeguata 
Fornitura e posa in opera, da effettuarsi con mezzo 2.700.000 
meccanico compreso nel prezzo, di misto di cava per la 
creazione del piazzale camionabile 


TOTALE 5.292.000 
Iva al 20% sui lavori 1.058.400 
Imprevisti e arrotondamenti 649.600 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.708.000 
TOTALE PERIZIA 7.000.000 


3. di imputare gli oneri complessivi di L. 7.000.000 (settemilioni) (Euro 3615,19) 
di cui L. 5.292.000 (cinquemilioniduecentonavantaduemila) (Euro 2733,08) per 
la prestazione del servizio e L. 1.708.000 (unmilionesettecentottomila) (euro 
882,10) per imprevisti e oneri a carico del commissario ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC 2975/99; 


4. di affidare all'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario la direzione dei 


lavori nonché la verifica della regolare esecuzione dei lavori in oggetto, anche 
avvalendosi dei professionisti incaricati a supporto del commissariò; 
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5. di approvare lo schema di contratto tra il Vice Commissario Delegato e la Ditta 
Laurenti Marino allegato sotto la lettera “B" alla presente ordinanza quale parte 
integrante e sostanziale; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Laurenti Marino, al Geom. 
Alberto Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 13 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15392 
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ORDINANZA 17 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di manutenzione 
straordinaria dei natanti per raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. 
(Ordinanza n. F/942). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
‘superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; TRE 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del'10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


_ 56— 


3-1-2001 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 2 
Fre, cen, LL OI O lina cu 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30.06.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Geom. Alberto Salvestroni relativo alle 
“Attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della 
Laguna di Orbetello”; 


VISTO che per lo svalgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati due natanti raccoglialghe modello ECOLAG, un natante 
spintore ed un ossidatore; 


CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la 
convenzione tra' il Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui 
mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa Società con verbale di 
consegna in data 02.08.00; 


CONSIDERATO che la citata convenzione prevede che la predetta società 
segnali gli interventi ritenuti necessari non ricompresi nel piano di manutenzione 
ordinaria; 


PRESO ATTO del preventivo trasmesso in data 11.09.00 dalla OPL e agli atti 
dell'ufficio, avente ad oggetto la esecuzione di alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria dei mezzi denominati ossidatore, spintore, EcolagX14 e Ecolag 
X15, per un importo di L. 53.460.000 oltre IVA al 20% relativo ai costi di mano 
d'opera necessaria per eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria; 


VISTA inoltre la nota del 05.10.00 con cui la Orbetello Pesca Lagunare dichiara 
di applicare su detto importo un ribasso del 6,47% (sei virgola quarantasette 
percento) e quindi di essere disponibile ad eseguire gli interventi di 
manutenzione per un importo complessivo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) 
(euro 25822,84) oltre Iva al 20%; 


VISTO il parere agli atti dell'ufficio redatto dall'Ufficio del Commissario e’ 
sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di 
Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello” da cui emerge 
che l'Ufficio del Commissario provvederà ad acquistare direttamente il materiale 
e i pezzi di ricambio necessari per l'esecuzione della manutenzione straordinaria 
per un importo di circa L. 151.420.000 (centocinquantunomilioni- 
quattrocentoventimila) (euro 78201,90) oltre IVA al 20%, previa indicazione 
scritta, assistenza e verifica tecnica da parte della Orbetello Pesca Lagunare; 


RITENUTO pertanto di affidare all'Ufficio del Commissario la verifica della 
regolarità delle forniture e della corretta posa in opera ed esecuzione degli 
interventi di manutenzione straordinaria ANSSNGISI anche dei professionisti a 
supporto del Commissario; 


VISTO lo schema di contratto tra il Vice commissario delegato e al Orbetello 
Pesca Lagunare allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 
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RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA a 
1. di affidare alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. la esecuzione degli interventi 
di manutenzione, straordinaria dei natanti commissariali specificati nel 
preventivo agli atti dell'Ufficio, per un importo di L. 50.000.000 
(cinquantamilioni) (euro 25822,84) oltre Iva al 20% relativo al solo costo 
della manodopera; 


2. di provvedere ad acquistare direttamente tramite l'Ufficio di Grosseto il 
materiale necessario ai predetti interventi i cui costi sono stimabili.in L. 
151.420.000 (centocinquantunomilioniquattrocentoventimila) (euro 78201,90) 
oltre IVA al 20%; 


3. di imputare le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n. 2975/99; 


4. di affidare all'Ufficio del Commissario la verifica della regolarità delle 
forniture e della corretta posa in opera ed esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria, avvalendosi anche dei professionisti esterni a 
supporto del Commissario; 


5. di approvare lo schema di contratto tra il Vice Commissario delegato e la 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. allegato al presente atto sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale; 

6. di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., al 

, Geom. Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana. 


Firenze, 17 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15393 
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ORDINANZA 17 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Progetto esecutivo del sistema 
informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. F/943). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni). 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e ‘completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTO inoltre il Piano strutturale per la Laguna di Orbetello approvato con 
ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.99, 


VISTA la perizia redatta dall'Ufficio del commissario per l'Emergenza ambientale 
della Laguna di Orbetello avente ad oggetto il “Progetto esecutivo del sistema 
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informativo per il monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello che 
composta da relazione, computo metrico estimativo, Capitolato speciale d'appalto, 
Elenco prezzi unitari e da n.1 Tavola è allegata sotto la lettera “A” alla presente 
ordinanza come parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che tale Progetto prevede l'installazione e messa in esercizio di” 
un sistema informatico di monitoraggio ambientale che consentirà di rilevare dati 
provenienti dalle sonde e degli apparati di misura elettronica installati in Laguna e 
di controllare, mediante la loro rielaborazione informatica, i parametri ai quali sono 
legate le principali evoluzioni dei fenomeni naturali ed antropici che influenzeranno 
le acque lagunari; 


CONSIDERATO inoltre che il progetto esecutivo in oggetto è stato redatto sulla 
base delle indicazioni tecniche fornite dall'ARPAT e che questa, con nota prot. 
1543 in data 19.07.00, ha espresso parere techico favorevole sullo schema 
relativo alla sistemazione strumentale per il controllo della Laguna di Orbetello; 


VISTO l'importo complessivo della perizia, pari a L. 800.000.000, come di seguito 


ripartito: 
L. € 

LOTTO 1: Realizzazione piattaforme di supporto 21.000.000 10845,59 
LOTTO 2: Fornitura e posa in opera sonde 348.800.000 180140,17 
LOTTO 3: Fornitura e posa in opera analizzatore 112.000.000 57843,17 
nutrienti 

LOTTO 4: realizzazione centro elaborazione dati. 95.000.000 49063,41 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 576.800.000 297892,34 
i.V.A. sui lavori al 20% 131.891.333 68116,19 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 1,5 8.652.000 4468,38 
% sui lavori 

Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 , 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software applicativo 70.000.000 36151,98 
Imprevisti arrotondamenti ed economie 12.156.667 6278,39 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.200.000 115273,18 
TOTALE PERIZIA 800.000.000 413165,52 


PRESO ATTO che per l'entità dei lavori non è necessario provvedere alla 
predisposizione del piano di sicurezza nonché della notifica di cui all'art.11 del 
Decreto Legislativo n. 494/96, il tutto come meglio specificato nella relazione 
tecnica della perizia in oggetto; 


PRESO ALTRESÌ ATTO che la perizia in oggetto prevede i seguenti quattro lotti 
funzionali: realizzazione di piattaforme di supporto per sonde e dispositivi di 
rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di sonde e dispositivi 
di rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di apparecchiatura 
automatica da laboratorio per analisi nutrienti, fornitura e posa in opera di un 
sistema informatico di acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati raccolti; 


VISTO lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 1- Piattaforme metalliche 


per supporto attrezzature, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B” 
quale parte integrante e sostanziale; 
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VISTO lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 2 — Fornitura e posa in 
opera di sonde per il rilevamento dati in laguna- allegato alla presente ordinanza 
sotto la lettera “C" quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 3- Fornitura e posa in opera 
di analizzatore da laboratorio per controllo nutrienti- allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera “D" quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 4 — Fornitura e posa in 
opera di un centro di raccolta ed elaborazione dati rilevati in laguna- allegato alla 
presente ordinanza sotto la lettera "E" quale parte integrante e sostanziale; 


RITENUTO pertanto di approvare la perizia relativa al progetto esecutivo del 
sistema informativo per il monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello 


CONSIDERATO che per la particolarità dei lavori di cui alla perizia citata, può 
essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia 
nonché dotate di adeguata capacità tecnica; 


VISTA lo schema di lettera di invito alle ditte per l'assegnazione dei lavori a 
trattativa privata allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “F" quale parte 
integrante e sostanziale; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dal Geom. Antonio Lenzini avente ad oggetto il 
“Progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della 
Laguna di Orbetello" che composta da relazione, computo metrico estimativo, 
Capitolato speciale d'appalto, Elenco prezzi unitari e da n.1 Tavola è allegata 
sotto la lettera “A” alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale; 


2. di prendere atto che l'importo complessivo della perizia è L. 800.000.000, il 
tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


L. € 
LOTTO 1: Realizzazione piattaforme di supporto 21.000.000 10845,59, 
LOTTO 2: Fornitura e posa in opera sonde 348.800.000 180140,17 
LOTTO 3: Fomitura e posa in opera analizzatore 112.000.000 57843,17 
* nutrienti i 
LOTTO 4: realizzazione centro elaborazione 95.000.000 49063,41 
dati. 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 576.800.000 297892,34 
I.V.A. sui lavori al 20% 131.891.333 68116,19 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 1,5 8.652.000 4468,38 
% sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 258,23 
Pet acquisti e/o realizzazione software applicativo 70.000.000 36151,98 
Imprevisti arrotondamenti ed economie 12.156.667 6278,39 
TOTALE SONME A DISPOSIZIONE 223.200.000 115273,18 
TOTALE PERIZIA 800.000.000 413165,52 
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3. di approvare lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 1- Piattaforme 
metalliche per supporto attrezzature, allegato alla presente ordinanza sotto la 
lettera “B" quale parte integrante e sostanziale; 


4. di approvare lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 2 — Fornitura e 
posa in opera di sonde per il rilevamento dati in laguna- allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera “C" quale parte integrante e sostanziale; 


5. di approvare lo schema di contratto per il lotto funzionale in. 3 — Fornitura e 
posa in opera di analizzatore da laboratorio per controllo nutrienti- allegato alla 
presente ordinanza sotto la lettera “D" quale parte integrante e sostanziale; 


6. di approvare lo schema di contratto per il lotto funzionale n. 4 — Fornitura e . 
posa in opera di un centro di raccolta ed elaborazione dati rilevati in laguna- 
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “E” quale parte integrante e 
sostanziale; 

7. di approvare lo schema di lettera di invito alle ditte per l'assegnazione dei lavori 
a trattativa privata allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “D"” quale 
parte integrante e sostanziale; 

8. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto per gli 


adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 17 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15394 
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ORDINANZA 17 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Perizia per la raccolta e stoc- 
caggio delle biomasse algali nella laguna di Ponente - Doppio turno - seconda fase. 
Perizia suppletiva di assestamento finale. (Ordinanza n. F/944). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili mecessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 
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RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/850 del 21.04.00 con cui è stata 
approvata la perizia redatta dall'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario; 
avente ad oggetto i lavori per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Ponente -Doppio turno-seconda fase e ne è 
stata affidata l'esecuzione soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. 


CONSIDERATO che con la stessa ordinanza, la direzione dei lavori è stata 
affidata all’Ing. Luca Moretti mentre il Geom. Antonio Lenzini dell'ufficio del 
Commissario ha svolto le funzioni di addetto alla contabilità; 


VISTA l'ordinanza F/831 del 29.03.00 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione 
degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna e la relazione; 


CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, il dr. Lenzi nel rapporto in 
data 24.06.00 indicava la necessità di realizzare un intervento maggiormente 
Incisivo, e che pertanto la raccolta delle alghe è proseguita oltre il termine 
prefissato, fino al 30.07.00; 


VISTA la perizia suppletiva di assestamento finale redatta dall'ing. Luca Moretti 
dell'Ufficio del Commissario avente ad oggetto la “Raccolta e stoccaggio 
provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente. Doppio turno-seconda 
fase che è allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera “A”, 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 560.000.000 
(cinquecentosessantamilioni) (Euro 289215,86) di cui. L. 423.540.000 
(quattrocentoventitremilionicinquecentoquaranamila) (euro 218740,15) per la 
prestazione di servizi e È. 136.460.000 
(centotrentaseimilioniquattrocentosessantamila) (euro 70475,70) per somme a 
disposizione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico di 


raffronto: 

perizia Perizia suppletiva variazione 
Importo dei lavori 292.500.000 423.540.000 131.040.000 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 292.500.000 423.540.000 131.040.000 
Oneri per trasporto alghe 48.542.192 70.289.106 21.746.914 
Spese di progettazione ai sensi dell'art. 18 della L.109/94 e 4.387.500 6.353.100 1.965.600 , 
successive modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,5% 
Oneri per alaggio mezzi 5.000.000 5.000.000 0 
Imprevisti e/o spese da liquidare a fattura 4.588.588 4.164.264 424.324 
per IVA 34.981.719 50.653.531 15.671.812 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 97.500.000 ,136.460.000' 38.960.000 
TOTALE PERIZIA 390.000.000 560.000.000 170.000.000 


li 
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PRESO ATTO che sull'importo dei lavori a base d'asta sarà applicata la 
percentuale dell'1,5% previsto dall'art. 18 della L.109/94 a valere sulle spese 
tecniche indicate nel nuovo quadro economico della perizia; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con deliberazione 
n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione delle 
somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive 
integrazioni e modificazioni; 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la somma di. Lu 6.353.100 
(seimilioniseicentocinguantatremilacento) (euro 3281,10) sul capitolo di entrata n. 
24940 del bilancio regionale del corrente esercizio; 


CONSIDERATO che il predetto quadro economico prevede maggiori oneri a 
carico dell'amministrazione pari a L. 170.000.000 di cui 131.040.000 per 
l'esecuzione dei lavori e L. 38.960.000 per somme a disposizione 


VISTO il nuovo schema di atto aggiuntivo tra la Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. e 
il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello 
posto in allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera “B”; 


CONSIDERATO che all'inizio dei lavori è stata fatta la notifica preliminare ai 
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni, 
mentre non è necessaria la redazione del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 3 
dello stesso decreto legislativo; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia suppletiva assestamento finale redatta dall'ing . luca 
Moretti dell'Ufficio del Commissario, avente ad oggetto “Raccolta e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente. Doppio 

° turno-seconda fase che è allegata alla presente ordinanza come parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 


2. di approvare il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 
560.000.000 (cinquecentosessantamilioni) (Euro 289215,86) di cui L. 
423.540.000 (quattrocentoventitremilionicinquecentoquaranamila) (euro 
218740,15) per la prestazione di servizi e L. 136.460.000 
(centotrentaseimilioniquattrocentosessantamila) (euro 70475,70) per somme a 


disposizione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico 
di raffronto: 
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perizia Perizia suppletiva variazione 
Importo dei lavori È 292.500.000 423.540.000 131.040.000 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 292.500.000 423.540.000 131.040.000 
Oneri per trasporto alghe 48.542.192 70.289.106 21.746.914 
Spese di progettazione ai sensi dell'art. 18 della 4.387.500 6.353.100 1.965.600 
L.109/94 e successive modificazioni e 
integrazioni nella misura dell'1,5%. 
Oneri per alaggio mezzi, 5.000.000 5.000.000 0 
Imprevisti e/o spese da liquidare a fattura 4.588.588 4.164.264 424.324 
per IVA 34.981.719 50.653.531 15.671.812 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 97.500.000 136.460.000 38.960.000 
TOTALE PERIZIA Ù; 390.000.000 560.000.000 170.000.000 


3. di imputare i maggiori oneri di L. 170.000.000 (centosettantamilioni) (euro 
87797,67) comprensivi di L. 1.965.600 
(unmilionenovecentosessantacinquemilaseicento) (euro 1015.14) per spese 
tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii., ai fondi stanziati con ordinanza 
DPC n.2975/99; 


4. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 1.965.600 
(unmilionenovecentosessantacinquemilaseicento) (euro 1015.14) sul 
capitolo di entrata n.24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai 
sensi dell'art. 18 della legge n.109/94; 


5. di approvare il nuovo schema di atto aggiuntivo tra la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l. e il commissario delegato per l'emergenza ambientale nella 
Laguna di Orbetello, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B" 
quale parte integrante e sostanziale 

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare e alla 


Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di 
disporne la pubblicazione per estratto sul BURT 


Firenze, 17 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15395 
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ORDINANZA 27 ottobre 2000. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Stazione di stoccaggio e stabiliz- 
zazione delle biomasse algali raccolte in laguna, in località Patanella - Progetto per la 
realizzazione della condotta in pressione per l'immissione del percolato nella pubblica 
fognatura. Perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza 
n. F/945). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n, 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


SI 7 E 
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VISTA l'ordinanza commissariale n F/857del 08.05.00 con la quale viene affidato 
l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza 
tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento delia Laguna; 


CONSIDERATO che con ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.1999 è 
stato approvato il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello ché 
prevede, tra gli interventi strutturali per la Laguna, la realizzazione di un impianto 
per lo stoccaggio delle alghe in località Patanella; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/692 del 13.07.1999 è stato approvato, 
con autorizzazione della Provincia di Grosseto su parere favorevole della 
conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti del 19/08/1999, il progetto per la 
realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse 
algali raccolte in laguna; 


CONSIDERATO che al fine di smaltire il percolato derivante dalla stabulazione 
delle alghe si prevede la sua immissione nella fognatura pubblica e il successivo 
trattamento presso il depuratore in Loc. Neghelli; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/844 del 20/04/00 con cui è stata 
approvata la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto “Stazione di 
stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna «loc. 
Patanella - Progetto per la realizzazione della condotta in pressione per 
l'immissione del percolato nella pubblica fognatura" per un importo complessivo 
di L. 120.000.000; 


CONSIDERATO che le quantità di percolato prodotto sono risultate superiori a 
quelle previste in sede di progetto e che l'uso del generatore si è protratto per 10 
settimane per problematiche legate alla fornitura di energia elettrica da parte 
dell’ENEL; 


VISTA la necessità di provvedere al potenziamento della pompa di 
convogliamento del percolato dalla vasca di raccolta alla fognatura; 


VISTA la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione della spesa 
redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la Realizzazione di un 
collettore fognario in pressione per il convogliamento del percolato nel collettore 
fognario di adduzione all'impianto di depurazione che composta da una 
relazione tecnica, da un computo metrico estimativo, da un quadro di raffronto e 
da un quadro economico della spesa è allegata sotto la lettera “A” alla presente 
ordinanza quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 156.500.000 
(centocinquantaseimilionicinguecentomila) (Euro 80825,50) di cui L. 125.241.512 
(centoventicinquemilioniduecentoquarantunomilacinquecentododici) (euro 
64681,84) per lavori al netto del ribasso d'asta del ‘2,1% e L. ‘31.258.488 
(trentunomilioniduecentocinquantottomilaquattrocentottantotto) (euro 16143,66) 
per somme a disposizione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro 
economico di raffronto: 


ig 
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perizia Perlzia suppletiva variazione 
Importo dei lavori 99.504.000 125.241.512 25.737.512 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 99.504.000 ° 125.241.512 25.737.512 
Iva su lavori al 10% 9.950.400 12.524.151 2.573.751 
Spese tecniche di progettazione 7.960.320 10.195.281 2.234.961 
IVA su spese tecniche al 20% 1.592.064 2.039.056 446.992 
Imprevisti e arrotondamenti 993.216 6.500.000 5.506.784 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.496.000 31.258.488 10.762.488 
TOTALE PERIZIA 120.000.000 156.500.000 36.500.000 


CONSIDERATO che il predetto quadro economico prevede maggiori oneri a 


carico dell'amministrazione pari a L. 36.500.000 
(trentaseimilionicinquecentomila) (euro 18.592,44) di cui L. 25.737.512 
(ventincinquemilionisettecentotrentasettemilacinquecentododici) (Euro 


139292,31) per l'esecuzione dei lavori e E; 10.762.488 
(diecimilionisettecentosessantaduemilaquattrocentottantotto) (Euro 558,36) per 
somme a disposizione; 


RICHIAMATO il parere favorevole in linea tecnica redatto dall'Ufficio del 
Commissario e sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile 
tecnico dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di 
Orbetello, agli atti dell'Ufficio; 


VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Vice Commissario 
delegato e la Cava Albegna Marsiliana allegato al presente atto sotto la lettera 
"B" quale parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che i nuovi lavori non comportano variazioni a quanto previsto 
nell'ordinanza F/844 per quanto riguarda gli adempimenti del D.lgs.494/96 e 
successive modifiche e integrazioni; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia suppletiva, di variante e di variata distribuzione della 
spesa redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto “Stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna loc. Patanella - 
Progetto per la realizzazione della condotta in pressione per l'immissione 
del percolato nella pubblica fognatura" che composta da relazione tecnica e 
quadro economico, elenco prezzi unitari, stima delle opere a corpo, 
capitolato speciale di appalto è allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “A" come parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il nuovo quadro per un importo complessivo di L. 156.500.000 
(centocinquantaseimilionicinquecentomila) (Euro 80825,50) di cui L. 
125.241.512 (centoventicinquemilioniduecentoquarantunomilacinquecento- 
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dodici) (euro 64681,84) per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,1% e L. 
31.258.488 (trentunomilioniduecentocinquantottomilaquattrocentottantotto) 
(euro 16143,66) per somme a disposizione il tutto come meglio specificato 


Serie generale - n. 2 


nel seguente quadro economico di raffronto: 


perizia Perizia suppletiva variazione 
Importo dei lavori 99.504.000 125.241.512 25.737.512 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 99.504.000 125.241.512 25.737.512 
Iva su lavori al 10% 9.950.400 12.524.151. 2.573.751 
Spese tecniche di progettazione 7.960.320 10.195.281 2.294.961 
IVA su spese tecniche al 20% 1.592.064 2.039.056 446.992 
Imprevisti e arrotondamenti 993.216 6.500.000 5.506.784 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.496.000 31.258.488 10.762.488 
TOTALE PERIZIA 120.000.000 156.500.000 36.500.000 


di imputare i maggiori oneri a carico dell'amministrazione di L. 36.500.000 
(trentaseimilionicinquecentomila) (euro 18.592,44) di cui L. 25.737.512 
(ventincinquemilionisettecentotrentasettemilacinguecentododici) (Euro 
139292,31) per l'esecuzione dei lavori e @L. 10.762.488 
(diecimilionisettecentosessantaduemilaquattrocentottantotto) (Euro 558,36) 
per somme a disposizione ai fondi stanziati con ordinanza DPC 2975/99; 


di approvare il nuovo schema di atto di sottomissione tra la Cava Albegna 
Marsiliana e il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella 
Laguna di Orbetello, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B" 
quale parte integrante e sostanziale; 


di confermare all'ing. Francesco Martino la direzione dei lavori; 


di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Cava Albegna Marsiliana 
S.r.l, al Comune di Orbetello, all'Arpat, al Consorzio Comunale Strade 
vicinali presso l'ufficio agricoltura del comune di Orbetello, all'Ing. Martino e 
alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di 
disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Firenze, 27 ottobre 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


00A15396 
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ORDINANZA 30 ottobre 2000. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 
settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero 
dell’interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Approvazione seconda rimodulazione piano 
degli interventi. (Ordinanza n. D/946). 


IL VICE COMMISSARIO 
In funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.02.1992 n. 225 -Ordinanza Ministro Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n.2741 del 30.1.1998) 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n.2741 del 30.1.98 con la quale all'art. 1 è nominato il 
Presidente della Regione Toscana Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della 
L. n. 225 del 24.2.92, per gli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti alla 
crisi sismica del settembre - ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Arezzo; 


CONSIDERATO che la richiamata ordinanza ministeriale n. 2741 del 29.10.1997 
prevede all'art. 2, comma 1 che il Commissario delegato predisponga un piano 
per gli interventi urgenti, e al comma 3 che a seguito di accertamenti, tale piano 
può essere rimodulato e che il piano e le sue rimodulazioni sono comunicate al 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che provvede alla successiva presa d'atto; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/423 del 23.02.1998, con la quale, a seguito 
della richiesta avanzata dagli Enti Locali circa l'opportunità di istituire un raccordo 
tra essi ed il Commissario, il Vice-Commissario ha istituito un Comitato 
Istituzionale con funzioni consultive finalizzate alla predisposizione del piano 
degli interventi, composto dal Presidente della Provincia di Arezzo, dei Sindaci 
dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve 
Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, e dal Presidente della Comunità Montana 
Valtiberina; 


LI 
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VISTO che con ordinanza commissariale n° D/483 del 25.05.1998 il Commissario 
delegato ha approvato il piano stralcio degli interventi e con ordinanza n° D/782 
del 2.12.1999 ha approvato la prima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento 
della Protezione Civile ha preso atto rispettivamente in data 31.08.1998 e in data 
3.03.2000; 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3022 del 17.11.1999 con la quale si 
dispone che gli interventi comprendano anche l'adeguamento degli impianti 
tecnologici e l'abolizione delle barriere architettoniche; 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3028 del 18.12.1999 con la quale 
sono stati destinati ulteriori 2,5 miliardi; 


VISTO il verbale della riunione del Comitato Istituzionale tenutasi presso la 
Presidenza della Regione Toscana in data 25.09.2000 nel corso della quale è 
stato verificato lo stato di attuazione della complessiva progettazione e delle 
procedure di appalto ed è stata evidenziata la necessità di procedere ad una 
rimodulazione del piano che tenga conto del disposto dell'ordinanza DPC n° 
3022/99 nonché dei numerosi interventi rimasti esclusi dal piano stralcio ed il cui 
stato conservativo risulta ulteriormente aggravato nel periodo post sisma; 


PRESO ATTO che nel corso della medesima riunione, a fronte della 
inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione, è stato concordato che gli 
interventi di adeguamento degli impianti tecnologici: e di abbattimento delle 
barriere architettoniche potessero essere finanziati dal piano in misura 
percentuale (65 per cento mediamente), con la restante quota a carico dei 
soggetti attuatori e che potessero essere inseriti nel piano nuovi interventi 
secondo l'ordine di priorità indicato dagli stessi enti attuatori; 


PRESO ATTO delle indicazioni circa i nuovi interventi da inserire nel piano 
fornite, come dal menzionato accordo, dagli enti attuatori; 


PRESO ATTO delle conclusioni emerse in occasione di una riunione tecnica degli 
Enti attuatori indetta per il giorno 20.7.2000 dal Comitato Istituzionale, che hanno 
portato ad assumere come Capitolato .e Prezzario di riferimento per 
l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche la più recente edizione dei Prezzario predisposto dalla Regione 
Umbria; 


VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico tenutosi ad' Arezzo il 
21.09.2000 che: conferma la necessità di procedere ad una seconda 
rimodulazione, che tenga conto delle esigenze di cui sopra e che individua per i 
nuovi interventi da inserire un ordine di priorità; 


RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della seconda rimodulazione 
del piano che ricomprenda gli interventi già individuati nella prima rimodulazione 
di cui all'Ordinanza Commissariale n. D/782 del 2.12.1999 con i nuovi Q.E. 
derivanti dall'approvazione dei progetti esecutivi, nonché gli interventi per 
l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, oltre ad alcuni nuovi interventi rimasti esclusi dal piano stralcio ed 
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il cui stato conservativo risulta ulteriormente aggravato nel periodo post sisma, e 
di sottoporlo quindi alla presa d'atto del Dipartimento Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 


PRESO ATTO delle disponibilità finanziarie già destinate con ordinanza 
commissariale n° D/782 del 2.12.1999 e ammontanti a Lire 28.282.032.930; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25/05/2000, con la quale il 
Presidente della. Regione Toscana ha nominato, quale vice commissario ai 
predetti interventi il sottoscritto Assessore Tommaso Franci; 


ORDINA 


1) E' approvata la seconda rimodulazione del piano “stralcio” degli interventi 
urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre - 
ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Arezzo, ai sensi dell'Ordinanza 
Ministero dell'Interno n. 2741 del 30.1.1998, art. 2, comma 1, allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 


2) La presente ordinanza è trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile per 
la relativa presa d'atto ed è operativa, per quanto attiene i nuovi interventi 
successivamente alla medesima; la presente ordinanza è altresi comunicata ai 
soggetti individuati dal piano stesso quali attuatori degli interventi medesimi, 
nonché al Presidente del C.T.S.; 


. 3) E' adottato come Prezzario di riferimento per le opere relative all'adeguamento 
degli impianti tecnologici e l'abbattimento delle barriere architettoniche 
l'edizione più recente del Prezzario predisposto dalla Regione Umbria; per gli 
interventi di ripristino con miglioramento. sismico restano confermate le 
disposizioni già adottate per l'attuazione del piano stralcio e della sua prima 
rimodulazione; 


4) La presente ordinanza comprensiva dell'allegato parte integrante e sostanziale 
è pubblicata su! Bollettino della Regione Toscana. 


Firenze, 30 ottobre 2000 


Il vice commissario: FRANCI 


00A15397 


LA 
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ORDINANZA 31 ottobre 2000. 


Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza 
n. 2449/96 art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d’emergenza e di prima siste- 
mazione. Intervento n. 70/1: «Realizzazioni di stazioni per il monitoraggio del tra- 
sporto solido». Ente attuatore: Ufficio del commissario. Importo complessivo 
L. 95.286.648. Approvazione contabilità finale. (Ordinanza n. 947). 


IL SUB COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96. 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96, 
ordinanza commissariale n. 878 del 29/05/2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
del 19 giugno 1996; 


VISTO in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto 
Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento 
‘della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere 
successivamente integrato e rimodulato; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è 
‘stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha 
preso atto in data 17.07.1996; 


VISTE le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la nona approvata 
con ordinanza del Commissario delegato n. 839 del 06.04.2000 di cui il 
Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 08.05.2000; 


RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, 
in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 
19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30.del 07/08/1996; 


RILEVATO che nel piano è stato inserito l'intervento n. 70/1: “Realizzazioni di 


stazioni per il monitoraggio del trasporto solido” di cui ente attuatore è l'Ufficio del 
Commissario per un importo complessivo di L. 98.048.556; 
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‘VISTA l'ordinanza commissariale n. 444 del 12.03.1998 con cui si è preso atto del 
progetto relativo all'intervento 70/1 redatto dall'Ufficio del Commissario, si e preso 
atto del quadro economico e sono affidati i lavori relativi all'intervento alla C.A.E. 


S.r.l: 

PRESO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico 
dell'intervento risulta il seguente: 

A - PER LAVORI L. 78.960.000 

B. PER SOMME A DISPOSIZIONE 

b.1 - per spese tecniche L: 789.600 

b.2 - per ..V.A. LU 15.792.000 

b.3 - per imprevisti e arrot. L. = 2.506.956 
totale somme a disposizione L. 19.088.556 
TOTALE COMPLESSIVO A +B L 98.048.556 


VISTO l'ordinativo n 27 del 08/10/98 con il quale si è provveduto al trasferimento 
della somma complessiva di lire 94.752.000.= I.V.A. al 20% compresa alla C.A.E. 
S.r.l; 


VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e gli atti 
di contabilità finale da cui risulta che l'importo dei lavori al netto dell'IVA. 
ammonta a lire 78.960.000 e che è stato emesso n. 1 certificato di acconto e finale 
per lire 78.960.000 pari a complessive L. 94.752.000.= compresa I.V.A. al 20%, 
per cui non residua alcuna somma per l'impresa da parte del competente Ufficio 
del Commissario; 


CONSIDERATO che dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è 
in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


VISTO che dagli atti di contabilità trasmessi non risultano opposizioni ai sensi 
dell'art. 360 della L. 20.03.1865 n. 2248 alleg. f) e che non risultano notificate 
cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori relativi all'intervento in 
oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e 
degli atti di contabilità finale; 


VISTO che il quadro economico finale dell'intervento n. 70/1 è pertanto il 


, seguente: R 
A -. PER LAVORI al netto ribasso L. 78.960.000. 
B. - PER SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1-perl.V.A. L. 15.792.000 
b. 2 - per spese tecniche L 534.648 
TOTALE COMPLESSIVO L. 95.286.648 


VISTA la necessità di provvedere al trasferimento della somma di L. 534.648.= 
(Euro 276,12) relativa alla quota dell'1% ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/94 e 
successive modifiche e integrazioni, da destinare al capitolo 24949 in entrata del 
bilancio regionale del corrente esercizio finanziario; 
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PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione, dal conto finale e dal 
trasferimento della suddetta quota risulta una economia pari a L. 2.761.918.= 
(Euro 1426,41); 


VISTA l'ordinanza commissariale n. 878 del 29.05.2000 con la quale il sottoscritto 
è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'Ordinanza n. 2449/96; 


ORDINA 


1. E' approvato il certificato di regolare esecuzione, nonché i relativi atti di 
contabilità finale dei lavori relativi all'intervento n. 70/1: “Realizzazioni di 
stazioni per il monitoraggio del trasporto solido” di cui'ente attuatore è l'Ufficio 
del Commissario acquisiti agli atti dell'Ufficio regionale con sede a Pietrasanta; 


2. in base alla documentazione di cui al punto 1 risulta che l'importo dei lavori 
eseguiti ammonta a L. 94.752.000.= (Euro 48935,32) compresa iva 20% e per 
un totale complessivo di L. 95.286.648.= (Euro 49211,44)e che non residuano 
somme da corrispondere all'impresa aggiudicataria; 


3. di trasferire la somma di L. 534.648 (Euro 276,12) al capitolo 24940 in entrata 
del bilancio regionale del correrente esercizio finanziario; 


4. la somma pari al L. 2.761.918.= (Euro 1426,41) come indicata in narrative 
costituisce economia sul fimanziamento dell'intervento; 


5. il presente provvedimento, soggetto a pubblicità/pubblicazione ai sensi della 
L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è 
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, L.R. n. 18/96. 


Firenze, 31 ottobre 2000 


Il sub commissario: FRANCI 


00A15398 


3-1-2001 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 2 


ORDINANZA 31 ottobre 2000. 


Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96 
art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d’emergenza e di prima sistemazione. 
Intervento n. 70: «Adeguamento sezioni di deflusso del t. Cardoso dalla confluenza del 
t. Deglio fino a valle dell’abitato di Valiventri e nell’attraversamento dell’abitato 
di Cardoso». Ente attuatore: Ufficio del commissario. Importo complessivo 
L. 349.515.812 (euro 180509,85). Approvazione contabilità finale. (Ordinanza n. 948). 


IL SUB COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96, 
ordinanza commissariale n. 878 del 29/05/2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
del 19 giugno 1996; 


VISTO in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto 
Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento 
della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere 
successivamente integrato e rimodulato; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è 
stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della’ Protezione Civile ha 
preso atto in data 17.07.1996; 


VISTE le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la nona approvata 
con ordinanza del Commissario delegato n. 839 del 06.04.2000 di cui il 
Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 08.05.2000; 


RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, 
in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 
19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996; 


VISTO in particolare .il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi 
del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 


collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
14/96; 
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RILEVATO che nel piano è stato inserito l'intervento n. 70: “Adeguamento sezioni 
di deflusso del T. Cardoso dalla confluenza del T. Deglio fino a valle dell’abitato di 
Valiventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso"” di cui ente attuatore è 
l'Ufficio del Commissario per un importo complessivo di L. 351.951 444; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. 421 del 12.02.1998 con cui si è preso atto del 
progetto relativo all'intervento 70 redatto dall'Ufficio del Genio civile di Arezzo e 
con la quale si sono affidati i lavori relativi all'intervento alla ICOP S.r.l. e si è 
.preso atto del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione che risulta il 


seguente: 

A - PER LAVORI L. 282.604.830 
A1 - per oneri sicurezza L. 8.333.000 
Totale lavori L. 290.937.830 


B. PER SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1 - per spese tecniche L. 2.826.048 
b.2 - per I.V.A. L 58.187.566 
totale somme a disposizione L. 61.013.614 
TOTALE COMPLESSIVO A +B L 351.951.444 


VISTA l'ordinanza commissariale n. 458 del 16.04.98 con la quale si è preso atto 
della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 
70/1 che, determinando variazioni .nelle categorie di lavori, tuttavia.non varia il 
quadro economico dell'intervento in oggetto; 


VISTO il certificatg di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio del Genio Civile di 
Lucca e gli atti di contabilità finale trasmessi con nota n. 168 di prot. del 
01.02.2000 da cui risulta che l'importo dei lavori al netto dell'IV.A. e degli oneri 
per la sicurezza ammonta a lire 280.849.910 e che è stato emesso n.1 certificato 
di acconto per lire 274.392.959 pari a complessive L. 329.271.551compresa I.V.A. 
20%; 


VISTO che il quadro economico finale dell'intervento n. 70 è pertanto il seguente: 


A - PER LAVORI L. 280.849.910 
A1 - per oneri sicurezza L. 8.333.000 
Totale lavori L. 289.182.910 


B. PER SOMME A DISPOSIZIONE 

b.1 - per spese tecniche L. 2.496.320 
b.2 - per I.V.A. L. 57.836.582 
totale somme a disposizione L. 60.332.902 
TOTALE COMPLESSIVO A +B L 349.515.812 


CONSIDERATO che dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa e 
in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


VISTO che dagli atti di contabilità trasmessi non risultano opposizioni ai sensi 
dell'art. 360 della L. 20.03.1865 n. 2248 alleg. f) e che non risultano notificate 
cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori relativi all'intervento in 
oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria; 
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RITENUTO che nulla osta all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e 
degli atti di contabilità finale; 


RITENUTO di dover procedere alla necessaria approvazione il conto finale e 
dell'avvenuta liquidazione della rata di saldo; 


CONSIDERATO che è necessario provvedere al trasferimento della somma di Lire 
2.496.320.= (Euro 1289,24) della quota dell'1% ai sensi dell'art. 18 della L. n. 
109/94 e successive modifiche e integrazioni, che dovrà essere destinata sul 
capitolo 24940 in entrata del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario; 


PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione dal conto finale e da 
trasferimento di una parte della quota del 1% ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/94 
risulta una economia di piano pari a Lire 2.435.632.= (Euro 1257,90). 


ORDINA 


1. E' approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio del Genio 
Civile di Arezzo, nonchè i relativi atti di contabilità finale dei lavori relativi 
all'intervento n. 70: “Adeguamento sezioni di deflusso del T. Cardoso dalla 
confluenza del T. Deglio fino a valle dell'abitato di Valiventri e 
nell'attraveramento dell'abitato di Cardoso" di cui ente attuatore è l'Ufficio del 
Commissario agli atti dell'Ufficio regionale con sede il Pietrasanta; 


2. in base agli-atti di cui al punto 1 risulta che l'importo complessivo dei lavori 
eseguiti ammonta a L. 349.515.812.= I.V.A. al 20% compresa (Euro 
180509,85); 


3 - di trasferire la somma di L. 2.496.320.= (Euro 1289,24) relative alla quota 
dell'1% ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/94 e successive modifiche sul 
capitolo 24940 in entrata del bilanci regionale del corrente esercizio finanziario; 


4. è preso atto che la somma pari a L. 2.435.632.= (Euro 1257,90) risultante dagli 
atti di contabilità finale costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


5 - il presente provvedimento, soggetto a pubblicità/pubblicazione ai sensi della 
L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è 


pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, L.R. n.18/96. 


Firenze, 31 ottobre 2000 
II sub commissario: FRANCI 


00A15399 
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